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ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಫ್ರ 


ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು 
ಸಂಪುಟ ೧೪೪ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ (ಮಾಘ ೩೦, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೦) ಸಂಚಿಕೆ ೮ 


ಭಾಗ - ೧ 








ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರ್ಸಿ ಸೊಂಗೆಮನೆ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-143) ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 
12.00ರವರೆಗಿನ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸಿಇಎನ್‌/ತಾ೦ಸ-1/ಕಿಇ೦-1/ 5054/ಅ೦ಪ/08-09/08912 ದಿನಾ೦ಕ 26-11-2008. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಉತ್ತರ 
ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರ್ಸಿ ಸೊ೦ಗೆಮನೆ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-143) ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗಿನ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಅಪೆಂಡಿಕ್‌- ಲ್ಲ (ಭಾಗ- 2ರ ಪುಟ 21 ಕಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸದರಿ ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕೆಛಕರಿಡಂತೆ ಪಡೆ ಪಿಸ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ವ ಸಂಖ್ಯೆಲೋಇ 76 ಇಎಪಿ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 27-12-2008 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ Es ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರ್ಸಿ ಸೊಂಗೆಮನೆ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-143) ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 12.00ರ 
ವರೆಗಿನ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ 49.50 ಲಕ್ಷಗಳ (ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು 
ಮಾತ) ಅ೦ದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 
1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅದಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
2) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
3) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕ 


ಬಕಾ" 


(೨೯೭) 


೨೯೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





4) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

5) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅದೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವದಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌.191 ಎಂ. ದೇವಿಪಸಾದ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಇಎಪಿ) 


ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅದೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅದಿಕಾರ ಪತ್ಕಾಯೋಜನೆಗಳು ಅದಿಕಾರ ಪತ್ಕಾಯೋಜಿತ ಆದೇಶ 
ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಕೇಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಯ 32ನೇ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿ ದಿನಾಂಕ 24-05-2008 ರಲ್ಲಿ 8ನೇ 
ವಿಷಯ. 


೫. 


ಸಾವನೆ: 
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನಿಂದ 

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು. ಪಸ್ತುತ ಕೇಶಿಫ್‌-॥ ನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 
ಅಗಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾ೦ತರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ದಿನಾ೦ಕ 24-05-2008 ರಂದು ನಡೆದ 32ನೇ ಯೋಜನಾ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ 
ನಡವಳಿಯ ವಿಷಯ 8ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅದೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅದಿಕಾರ 
ಪತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 51 ಇಎಪಿ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ: 20ನೇ ಜನವರಿ 2009 

1. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎರಡನೇ ಹಂತ) ಯಲ್ಲಿ ಭಾದಿತವಾಗುವ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ/ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ 
ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


( 














ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅಧಿಕಾರ ಮಿತಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ/ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 

1, ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ ಕಂಬಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 15.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ 
ಲೈನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸ್ಥಳಾ೦ತರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು (ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು. 

2 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಲೈನುಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 15.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, (ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ. 














ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೨೯೯ 

















ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅಧಿಕಾರ ಮಿತಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ/ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 

3... ಬಸ್ಸಿನ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಭಗ್ಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 5.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ (ಐದು 
ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ. 

4. | ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ (EWS) ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 35.000 ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 
ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ (ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು 
(ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಆವಾಜ್‌ ಯೋಜನಾ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಸ್ಕೀಮ್‌). ಮಾತ್ರ) 

5. | ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಥಳಾ೦ತರಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 25.000 ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 

(ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) 

6. ದೇವಾಲಯ, ಗುಡಿಗಳಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮ೦ಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ 
ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ 
ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ 











2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ (67801 ಮತ್ತು ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರ (.೦೦) 
ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

3. ಕಂಡಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ "ಡಿ' 
ಕೋಡ್‌ 'ಎ' ಕೋಡ್‌, ಕೆ.ಎಫ್‌.ಸಿ., ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ, ಮತ್ತು ಎಂ.ಸಿ.ಇ. ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಾನ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ವಿಭಾಗೀಯ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೇಲ್ಬರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಾದ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೂ ಸಹ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

4. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಗ್ರಹಣ (procurement) 
ಪ್ರಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/639/ಆಕೋ-1/08, ದಿನಾಂಕ 
16-1-2009 ರಲ್ಲಿನ ಸಹಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 

ಎಂ. ದೇವಿಪಸಾದ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಇಎಪಿ) 


ಪಿ.ಆರ್‌. 421 


ವಿಷಯ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ-ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ (PPP) ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌/ಎಂ.ಡಿ/3137/2008 
ದಿ:23-12-2008. 


1. ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಪತದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ. ಘಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಲು 
ಕೋರಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 





೩೦೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





2. ದಿನಾಂಕ 18-09-2008 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳಂತೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ಕೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು 66.000 ಕಿಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಓ.ಟಿ. 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10,000 ಕಿಮೀ., ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 40,000 
ಕಿಮೀ. ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 16,000 ಕಿಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವರ್ಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರ್ಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂದು 
ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

3. ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಮದ ಮಂಡಳಿಯು ದಿನಾಂಕ 
17-12-2008 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಪಿಪಿ ಘಟಕವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಅದರಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 
ನಿಯಮಿತವು ಕೋರಿರುತ್ತದೆ. 


ಶೀಯುತರು: 

1 ಆರ್‌. ಜಯಪಸಾದ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ತಾಂತಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು. 

2 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸದಸ್ಯರು 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು 

3 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸದಸ್ಯರು 
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು. 

4 ಟಿ.ಡಿ. ಮನಮೋಹನ್‌, ಸದಸ್ತರು 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ನಿವೃತ್ತ). ತಾಂತಿಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


5 ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಸದಸ್ಯರು 
ಪಿಪಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳು 

6 ಡಿಬಾಸಿಶ್‌ ಘೋಶ್‌ ಸದಸ್ಯರು 
ಸೀನಿಯರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ ಆಫ್‌ ಐಡೆಕ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು. 

7 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಮಾವೇಶಕ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸದಸ್ಯರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕವು ರಸ್ತೆಗಳ ಪಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಿಪಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಬಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು “ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌” 
ತಯಾರಿಸುವುದು. ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ಘಟಕವು ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಣಾ 
ಕಾರ್ಯ, ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಇರುವ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 

ಮೇಲಿನ ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 212 ಇಎಪಿ 2007 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ: 17ನೇ ಜನವರಿ 2009 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ-ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 

ಪಿಪಿಪಿ ಘಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೦೧ 





ಶ್ರೀಯುತರು: 

1 ಆರ್‌. ಜಯಪಸಾದ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ತಾಂತಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆ೦ಗಳೂರು. 

2 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸದಸ್ಯರು 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆ೦ಗಳೂರು 

3 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸದಸ್ಯರು 
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು. 

4 ಟಿ.ಡಿ.ಮನಮೋಹನ್‌, ಸದಸ್ತರು 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ನಿವೃತ್ತ). ತಾಂತಿಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


5 ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಸದಸ್ಯರು 
ಪಿಪಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳು 

6 ಡಿಬಾಸಿಶ್‌ ಘೋಶ್‌ ಸದಸ್ಯರು 
ಸೀನಿಯರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ ಆಫ್‌ ಐಡೆಕ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು. 

7 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಮಾವೇಶಕ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸದಸ್ಯರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕವು ರಸ್ತೆಗಳ ಪಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಿಪಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಬಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು “ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌” 
ತಯಾರಿಸುವುದು. ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ಘಟಕವು ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಣಾ 
ಕಾರ್ಯ, ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಇರುವ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 420 ಎಂ. ದೇವಿಪಸಾದ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ 


ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಇಎಪಿ) 


ವಿಷಯ: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ (ಲೋಬಂಓಒಜಸಾ) 
ಇ-ಪೊಕ್ಕೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಲೋಇ 20 ಇಎಪಿ 2008, ಬೆ೦ಗಳೂರು ದಿನಾ೦ಕ 19-03-2008. 
2) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ. 
ಮುಇಂ:ಸಂಕದ:ರಶಾ:ಸಇಂ3: 2008-09 ದಿನಾ೦ಕ 17-12-2008. 


1. ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ “ದಿನಾಂಕ 01-04-2008ರ ನಂತರ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಇ-ಪೊಕ್ಕೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ 
ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವಾಧರಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು” ಎ೦ದು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 


೩೦೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





2. ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರ (2) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ) ಬೆ೦ಗಳೂರು 

ರವರು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

i) ಪಸ್ತುತ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಪಾರಂಬಿಸಲು 
ಹಾಗೂ ಪಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ J ಬಾಜಿ 8 ಪಗತಿ' ಸಾದಿಸಲು 
ಕೇವಲ ನ ತಿಂಗಳ ಅವದಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 
ಶೀಘವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷದ ಮೊತ್ತದವರೆಗಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾನವಾಥಾ 58 ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಲಯ, ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ 
ಮಟ್ಟದ ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರಿರುವುದಾಗಿ "ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

॥) ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ 
31-03-2009 ರವರೆಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಮಾನವಾಧಾರಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನಿಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರು 
ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

3. ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. ಲೋ 20 ಇಎಪಿ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 30ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 
ಪಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನ ದಿನಾಂಕ 31-03-2009 ರವರೆಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾನವಾಧಾರಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾ೦ಕ 19-03-2008 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದಿನಾ೦ಕ 01-04-2009ರ ನ೦ತರ ದಿನಾ೦ಕ 19-03-2008 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆಯೇ ಅಗತ್ಯ 
ಕಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 239 ಎಂ. ದೇವಿಪಸಾದ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಇಎಪಿ) 


PUBLIC WORKS, PORTS AND IWT SECRETARIAT 
Sub: Constitution of District Level Grievance Redressal Cell to solve the Grievances arising 
at the time of Implementation of RAP - for KSHIP-l. 
Ref: 1) Government order No.PWD 33 EAP 2008 dated16-12-2008. 
2) KSHIP letter No.PIU/KSHzIP/LAQ 14/2008-09/1820 dated 19-12-2008. 
PREAMBLE: 

Government of Karnataka with the assistance of World Bank fund has taken up Karnataka State 
Highways Improvement Project (KSHIP). The Project necessitates acquisition of Private lands and 
properties resulting in displacement of persons and loss of livelihood. In this regard a Resettlement & 
Rehabilitation Action Plan (RAP) is being prepared. 

Though the RAP is comprehensive yet there may be certain individuals or groups who fell that 
they are not given adequate compensation. Hence to hear their Grievances and to facilitate solution, the 
necessity of constitution of a Grievance Redressal Cell is felt. 


ಭಾಗ-೧ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೦೩ 





Accordingly, a G.O. was issued constituting District Level Grievance Redressal Cell for the 
KSHIP Phase-ll in the districts concerned to the project with certain functions. In the KSHIP letter read at 
(2) above, it is requested to add the following additional functions to the Grievance Redressal Cell. 


1) Land acquisition 


2) Relocation of Utilities 

3) Local issues including required permits 

4) lnterdepartmental issues 

5) Review/ Monitoring of progress and out put performance indicators 


6) User complaints 


The proposal is examined in detail and hence the following modified Government Order. 
GOVERNMENT ORDER NO.PWD 33 EAP 2008 BANGALORE, DATED 06" January 2009 
Government is pleased to accord approval for the constitution of District Level Redressal 
Grievance Cell consisting of the following members for Bagalkot, Belgaum, Gadag, Dharwad, Bellary, 
Chitradurga, Tumkur, Chikkaballapur, Kolar, Mandya, Mysore, Madakeri, Dakshina Kannada, Uttara 
Kannada, Hassan, Shimoga, Haveri, Raichur, Gulbarga, Davanagere, Koppala and Bangalore Rural 
Districts to above the Grievances of the PAF’s arising at the time of implementation of RAP for stage-1 






































KSHIP-Il. 

1. | Deputy Commissioner of the District concerned Chairman 
2. | Chief Administrative Officer (CAO) of PIU, KSHIP Member 
3. | NGO appointed by the PIU & Co-opted by Deputy Commissioner Member 
4. | Representative of the Project affected person identified by DC Member 
5. | Assistant Director (SW) of PIU, KSHIP Member 
6. | Social Development Office of the Project Division Member 
7. | Assistant Commissioner, Member 

KSHIP Sub Division in the respective of the project area. Secretary 

The functions of the Grievances Redressal Cell shall be as below: 

1. To provide support to Project Affected Person (PAP) on problems arising out of eligibility 
for RAP provided entitlements, compensation and assistance provided. 

2. To record the grievances of the PAPs, and categories, prioritise and solve them within one 
month. 

3. To inform PIU of serious cases within an appropriate time frame. 

4. To report to the aggrieved parties about the development regarding their grievances and 
decisions of the PIU. 

5. The Grievance Committee will meet regularly (not less than once a month) on a pre-fixed 
date during implementation of the RAP. The Committees will suggest corrective measures 
at the field level itself and fix responsibilities for implementation of its decisions. The 
Committee will deliver their decision within a month of case registration. 

6. Problems and complaints arising out of Land acquisition and Relocation of Ufilities 

7. Local issues including required permits during execution 

8. Interdepartmental issues during execution 

9. Review/ Monitoring of progress and out put performance indicators 

10. Road user complaints during implementation and after completion. 


೩೦೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





Decision of the Committee will be final and not to be contested in any other forum except in the 
courts of law. However, the NGOs will form the first level intervention in resolving PAP related grievances 
and attempt to motivate the PAP to facilitate implementation of the R & R programme in the true spirit. 

By order and in the name of the Governor of Karnataka, 
P.R. 500 M. DEVIPRASAD 
Under Secretary to Government 
Public Works, Ports & IWT Dept (EAP). 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ: 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ (ಭಾಗ-1) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ/ಸಂಕದ: 
ಸೇಶಾ:ಬೆಂವ್ಯ:ಗೌಬಿ: ಚಿವಿ:2008-09 ದಿನಾ೦ಕ 17.12.2008. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರು 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಶಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗಾಮದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 


೪ 








ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ರೂ.75.00ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 
ಕ.ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ 
kK (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
1 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-58 ರಿಂದ 75.00 


ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು-ಕೇತೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 72 ಸಿಬಿಆರ್‌ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008. 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, eR ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗಾಮದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣದ 
ಭರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 























ಕಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-58 ರಿಂದ 75.00 


ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು-ಕೇತೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೇರುವ 

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಬೂರು ಗಾಮದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕ೦ಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

1, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅದಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

2. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದು. 

3. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 

















ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೦೫ 





4. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅದೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವದಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 164 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ 5.10 ಮತ್ತು 6.30 ಕಿಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್‌ ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಂಕದ:ಸೇಮೈ:ಮಂಬ:5.1-6.3:2008-09 ದಿನಾಂಕ 3.12.2008. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೋಇ 220 ಐಎಫ್‌ಎ 2005 ದಿನಾ೦ಕ 10.10.2005. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ 5.10 ಮತ್ತು 6.30 ಕಿಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್‌ ಒಳಗೊಂಡ ರೂ.56.30 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಪಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
| ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 70 ಸಿಬಿಆರ್‌ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ. 27ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008. 
ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ 5.10 ಮತ್ತು 6.30 ಕಿಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಷಿಪ್‌ 
ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್‌ ಒಳಗೊಂಡ ರೂ.56.30 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌.192 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ನಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಡ್ಯ- 
ಬೆಟ್ಟದಪುರ-ಫೇಜರ್‌ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.75ನೇ ಕಿಮಿ.ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಸಂಕದ: 
ಸೇಮೈ:ಪಿಪ:ಹಾಬೆಫೆ;7: 75:5054:2008-09 ದಿನಾಂಕ 1.12.2008. 


೩೦೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಪಸ್ತಾವನೆ: 

ಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರು 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಡ್ಯ-ಬೆಟ್ಟದಪುರ-ಫೇಜರ್‌ಪೇಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.75ನೇ ಕಿಮಿ.ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ 
ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ರೂ.40.00ಲಕ್ಷಗಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು 
ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 











ಕಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಡ್ಯ -ಬೆಟ್ಟದಪುರ- ಫೇಜರ್‌ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ 40.00 


ಸರಪಳಿ 775ನೇ ಕಿಮಿ.ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೋಡು ಕೆರೆಯ ತೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 55 ಸಿಬಿಆರ್‌ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 22ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008. 
ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಡ್ಯ -ಬೆಟ್ಟದಪುರ- ಫೇಜರ್‌ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ 7.75ನೇ ಕಿಮಿ.ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ಸಗ ಕಾಮಗಾರಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 























ಕಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಡ್ಯ -ಬೆಟ್ಟದಪುರ- ಫೇಜರ್‌ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ 40.00 


ಸರಪಳಿ 735ನೇ ಕಿಮಿ.ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೋಡು ಕೆರೆಯ ತೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 
1, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅದಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ಬ್ರ ಗತಿ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
2. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು “ತರಿತವಾಗಿ 'ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದು. 
. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಚಾ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 
4. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅದೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವದಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

















ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 241 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೦೭ 





ವಿಷಯ: ಚಿತದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತರೀಕೆರೆ-ಹೊಸದುರ್ಗ-ವಿ.ವಿ.ಪುರ-ಹಿರಿಯೂರು- 
ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-24) 97.50 ಕಿಮೀ. ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಸೇಶಿವೃ: 
658:ಚಿವಿ: 2008-09 ದಿನಾಂಕ 12.12.2008. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರು 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗಾಮದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ 
ರೂ.150. 00ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ಹೋಗ ತರೀಕೆರೆ- 
ಹೊಸದುರ್ಗ- ee ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24) ನಮೀ 97.50 ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ 
ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅ೦ದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲು ಪಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 








ಕಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 ಚಿತದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ-ಕಸ್ತೂರಿ 75.00 


ರಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೋರನಕುಂಟೆ, ಗೋರ್ಲಡಕು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.0 
ಯಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಕಲೂರಹಳ್ಳಿ-ಸೊಂಡೇಕೆರೆ 75.00 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 27.50 ರವರೆಗೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 71 ಸಿಬಿಆರ್‌ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 20ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008. 

ಚಿತದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ತರೀಕೆರೆ-ಹೊಸದುರ್ಗ-ವಿ.ವಿ.ಪುರ-ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24) 
ಕಿಮೀ 97.50 ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

1 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಹೈಡಾಲಜಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಹೈಡಾಲಜಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. 

1, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅದಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

2. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ತಕ್ಕದು. 

3... ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಜ್‌ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 

4. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 




















೩೦೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅದೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವದಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 163 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇತುವೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಸಂಕದ: 
ಸೇಶಿವ್ಯ:662:ದಾವಿ:2008-09 ದಿನಾಂಕ 22.12.2008. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರು 
ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ (ಭಾಗ-2)ರ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಸಂ.(1). (2) ಮತ್ತು (3) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಕಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದೆರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ಕಸಂ.4 ಮತ್ತು 5) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 
ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಐದೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ 
ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 























ಕಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಕಸ೦ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 
| [1 ಮೊತ್ತ 
(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 | ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ 150.00 1 | ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ 67.00 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಹರಳಹಳ್ಳಿ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
2 | ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 80.00 2 | ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 150.00 
ಹೊಸಪೇಟೆ- ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ 
ಗೋವಿನಕೋವಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಗೋವಿನಕೋವಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ 
3 ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 40.00 3 | ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 53.00 
ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ಕೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ 
ಕುರುವ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕುರುವ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
4 | ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 40.00 4 | ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 40.00 
ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ಕೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ 
ಚೀಲೂರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಚೀಲೂರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ. 























ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೦೯ 
ಕಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಕಸ೦ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 
| ಮೊತ್ತ |” ಮೊತ್ತ 

(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
5 | ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತಿಗೆ- 75.00 5 (ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತಿಗೆ- 75.00 
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ. 























ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ 83 ಸಿಬಿಆರ್‌ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಜನವರಿ 2009. 
ಪಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ pe ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ನಲ್ಲಿ 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೆಸ0ಡಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕ೦ಡ ಸೇತುವೆ ಸಟ! ಬದಲಾದ ವೆಚ್ಚದ 
ಅಂದಾಜು ಪತಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಬಡ ಉತ 


ಪು 


























ಕಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
i (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ 67.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
2 ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಗೋವಿನಕೋವಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ 150.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
3 ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕುರುವ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ 53.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
4 ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಚೀಲೂರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ 40.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
5 ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತಿಗೆ-ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ 75.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 











ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 


1. 


ಪಿ.ಆರ್‌. 238 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅದಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ನಯಮಗಳೆ ಭುವನ ಪಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು "ತ್ವರಿತವಾಗಿ 'ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಪಂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅದೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವದಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 





೩೧೦ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ 


ಭಾಗ-೧ 





: 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ (ಭಾಗ-2) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಬದಲಿ ಪಸ್ತಾವನೆ ಕುರಿತು. 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ). ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ, ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಂಕದ: 


ಸೇಶಾ:ಮಂವೃ:ಮಂವಿ: ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ:08-09 ದಿನಾಂಕ 15.12.2008. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರು 
ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2 ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌ 
ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಬದಲಿ ಸೇತುವೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


























ಕ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಅ೦ದಾಜು | ಕ ಬದಲಿ ಪಸ್ತಾವನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು 

ಸಂ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ | ಮೊತ್ತ ಸಂ 4 ಮೊತ್ತ 

ಕಾಮಗಾರಿ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

1 |ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ 75.00 1 |ಸುಳ್ಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ 75.00 
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯ ಸುಬ: ಹ್ಮಣ್ಯ ಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯ ಸುಬ; ಹ್ಮಣ್ಯ ಉಡುಪಿ 
ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ.12.20 ರಲ್ಲಿ (ನೆಟ್ಟಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಫ್ಲೈವುಡ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಳಿ) ಸೇತುವೆ 

ನಿರ್ಮಾಣ. 

2 |ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಳ್ಯ 75.00 2 |ಸುಳ್ಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ 75.00 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಬಹ್ಮಣ್ಯ ಉಡುಪಿ ರಸ್ತೆಯ 
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಡಬ ಬಿಸ್ಲೇಘಾಟ್‌ ಕಿಮೀ.16.00 ರಲ್ಲಿ ಬಜಕುರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಮಠ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ನಿರ್ಮಾಣ. 








ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 


ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 76 ಸಿಬಿಆರ್‌ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 5ನೇ 
ಸುಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2 ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ 


ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 


ಜನವರಿ 2009. 
ಸೇತುವೆಗಳು ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌ 


ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಬದಲಿ ಸೇತುವೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 














ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಸುಬಹ್ಮಣ್ಯ ಬಳಿ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಗೆ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 








ಕ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು | ಕ ಬದಲಿ ಪಸ್ತಾವನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ | ಅಂದಾಜು 

ಸಂ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ ಮೊತ್ತ [ಸಂ K ಮೊತ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

1 75.00 1 75.00 





ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಬಹ್ಮಣ್ಯ ಉಡುಪಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ.12.20 ರಲ್ಲಿ (ನೆಟ್ಟಣ 
ಫ್ಲೈವುಡ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಳಿ) ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 














ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೧೧ 





ಕ್ರ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು | ಕ್ರ ಬದಲಿ ಪಸ್ತಾವನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ | ಅಂದಾಜು 
ಸಂ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ ಮೊತ್ತ ಸಂ ಮೊತ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

2 | ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಳ್ಳ 75.00 2 | ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ 75.00 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಬಹ್ಮಣ್ಯ ಉಡುಪಿ ರಸ್ತೆಯ 

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಡಬ ಬಿಸ್ಬೇಘಾಟ್‌ ಕಿಮೀ.16.00 ರಲ್ಲಿ ಬಜಕುರೆ 

ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಮಠ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ನಿರ್ಮಾಣ. 


























ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

1. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅದಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

2. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದು. 

3. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 

4. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅದೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವದಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌.280 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ (ಭಾಗ-2) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, 
ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ). ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಸಿಇಎನ್‌: 
ತಾ೦ಂಸ-3:ಸಇಂ-2: ಆಆ:08-09:11816 ದಿನಾಂಕ 17.1.2009 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ ಇವರು 
2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ದೇವದುರ್ಗ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪತಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲು ಪಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 




















ಕ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 

ಸಂ. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

1. | ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ-ಮಾತ್ಚಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚಿಕ್ಕಬುದೂರು 80.00 
ಕಿಮೀ.2.00ರಲ್ಲಿ (ಪಸ್ತಾಪಿತ ಕಿಮೀ.10.80 ರಲ್ಲಿ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 





೩೧೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 

















ಕ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 

ಸಂ. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

2. | ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ ಕಾಸ್‌ನಿಂದ ಗೀಲವಾಂಜಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ 50.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಷ್ಟ 





ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 13 ಸಿಬಿಆರ್‌ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 20ನೇ ಜನವರಿ 2009. 
ಪಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ನಲ್ಲಿ 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕ೦ಡ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅಂದಾಜು ಪತಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 























ಕ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ 

ಸಂ. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

1. | ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ-ಮಾತ್ತಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚಿಕ್ಕಬುದೂರು ಕಿಮೀ. 80.00 
2.00ರಲ್ಲಿ (ಪಸ್ತಾಪಿತ ಕಿಮೀ.10.80ರಲ್ಲಿ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

2. | ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ ಕಾಸ್‌ನಿಂದ ಗೀಲವಾಂಜಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 50.00 





ಈ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

1. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅದಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

2. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 

4. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅದೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವದಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 436 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ (ಭಾಗ-2) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಸಂಕದ: 
ಸೇಶಿವ್ಯ:669:ಶಿವಿ: 08-09 ದಿನಾ೦ಕ 12.1.2009. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೧೩ 





ಪಸ್ತಾವನೆ: 

ಪ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲು ಪಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 























ಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸಂ. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 ಹುಂಜಕಟ್ಟೆ-ಕಾರಗೋಡು-ಕನ್ನಂಗಿ ರಸ್ತೆಯ 12.00 ಕಿಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ 130.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
2 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-148ರ 38ನೇ ಕಿಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 100.00 





ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 10 ಸಿಬಿಆರ್‌ 2009 ಬೆ೦ಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 15ನೇ ಜನವರಿ 2009. 
ಪಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ನಲ್ಲಿ 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಅಂದಾಜು ಪತಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

















ಕಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
4 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 ಹುಂಜಕಟ್ಟೆ-ಕಾರಗೋಡು-ಕನ್ನಂಗಿ ರಸ್ತೆಯ 12.00 ಕಿಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ 130.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
2 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-148ರ 38ನೇ ಕಿಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 100.00 











ಈ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

1 ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅದಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

2. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದು. 

. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 

4. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅದೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವದಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 365 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


೩೧೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





ವಿಷಯ: 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ (ಭಾಗ-2) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, 
ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ.ಸಂಕದ: 
ಸೇಶಿವೃ:675:ಶಿವಿ:08-09 ದಿನಾಂಕ 12.1.2009. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ). ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರು 

2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಕಾರಿಪುರ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು 
ಪಸ್ತಾಪಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. 

















"ಕಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅ೦ದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೋರಡಿ- ಕಲ್ಮನೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.11.80ರಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಕೆರೆ ಕೋಡಿ ನಾಲೆಗೆ 50.00 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 








ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಸ್ತಾ ವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 12 ಸಿಬಿಆರ್‌ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 19ನೇ ಜನವರಿ 2009. 
ಪಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬವರಿಸಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ನಲ್ಲಿ 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಅಂದಾಜು ಪತಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

















ಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 

ಸಂ. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

1 |ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜೋರಡಿ-ಕಲ್ಮನೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.11.80ರಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಕೆರೆ ಕೋಡಿ ನಾಲೆಗೆ 50.00 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 








ಈ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

1, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅದಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ನಯಮುಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ "ಪಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

2. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೌತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ತಕ್ಕದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಘನಿ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 

4. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ oi ತಕ್ಕದ್ದು. 

5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅದೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವದಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 437 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೧೫ 





ವಿಷಯ: ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು ಧರ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.10.12 ಕಿಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಂಕದ:ಸೇಮೈ:ಹುಧ:10: 12:2008-09 ದಿನಾ೦ಕ 19.12.2008. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೋಇ 50 ಐಎಫ್‌ಎ 2008, ದಿನಾಂಕ 26.11.2008. 


ಹ ಓದಲಾದ ಪತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭರ ಹುಣಸೂರು- ಧರ್ಮಾಪುರ. ರಸ್ತೆಯು ಪಮುಖವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದಿಕ ಪ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.12 ಕಿಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸಂತೆಕೆರೆಯ 
ಕೋಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಳೆಯದಾದ ಸೇತುವೆಯಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1964ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜು ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪವಾಹದಿಂದಾಗಿ ನೀರು 
ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.12 ಕಿಮೀ. ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಳೆಯದಾದ ಸೇತುವೆಗೆ ಹಾನಿಯು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೇತುವೆಯ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳು ಕೊರೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆಂದು, ಸದರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.49.00ಲಕ್ಷಗಳ 
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (2)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ 
(ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳ ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ "ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿದಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಶೇ.30.00ರಷ್ಟು 
ರೂ.14.70ಲಕ್ಷಗಳ Rae ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪೆಯುಕ್ತ ರೂ.49.00ಲಕ್ಷಗಳ ಅ೦ದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ "ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಸ್ತಾ ವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 73 ಸಿಬಿಆರ್‌ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 6ನೇ ಜನವರಿ 2009. 

ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಣಸೂರು-ಧರ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.12 ಕಿಮೀ.ನಲ್ಲಿ 
ಸಂತೆಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯಿ೦ದ ಬರುವ ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸೇತುವೆ(ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಸೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ನಿದಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.49.00ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

1. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅದಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ಸಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ "ಪಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
2. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದು. 
. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಚಾ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 
4. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅದೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವದಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 279 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ. ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


೩೧೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





ವಿಷಯ: ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್‌ ಬೆ೦ಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕೆಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ 
ಮುಇಂ/ಸಂಕದ/ಮೇಘ/ಕಿಇಂ/ರಸ್ತೆ ಹಸ್ತಾಂತರ/2008-09, ದಿನಾಂಕ: 24-11-2008(ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ಪತ್ರಗಳು). 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಬೆ೦ಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾವರೆಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬೆ೦ಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ 5(ಐದು) ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್‌ ಬೆ೦ಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರಿಗೆ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ರಸ್ತೆಯ ವಿವರಗಳು ಉದ್ದ 
(ಕಿ.ಮೀ) 
1 ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 6.50 
ರಸ್ತೆ(ಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮಿ) 
2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಿಂದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ವರ್ತೂರು ಸೇರುವ 2.60 
ರಸ್ಟ(ಸರಪಳಿ 4.40 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ) 
3 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ-ಕಾಡುಗೋಡಿ-ಆನೇಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ(ಸರಪಳಿ 5.20 ರಿಂದ 1.30 
6.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 





(೮೬ 
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4 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ-ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ, ವಸಂತಪುರ 11.00 
ಮುಖಾಂತರ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ(ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 

5 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಲಸ೦ದ್ರವರೆಗೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.25 25 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 

















ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 660 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 6ನೇ ಜನವರಿ 2009 

ಬೆ೦ಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾವರೆಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯು 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 5(ಐದು) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 























ಕ್ರಸಂ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರಗಳು ಉದ್ದ 

(ಕಿ.ಮೀ) 

I. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 6.50 
ರಸ್ತೇಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ) 

ಫ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಿಂದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ವರ್ತೂರು ಸೇರುವ 2.60 
ರಸ್ತೆ(ಸರಪಳಿ 4.40 ರಿ೦ದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ) 





ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೧೭ 


3. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ-ಕಾಡುಗೋಡಿ-ಆನೇಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ(ಸರಪಳಿ 5.20 ರಿಂದ 1.30 
6.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 




















4. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ-ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ, ವಸಂತಪುರ 11.00 
ಮುಖಾಂತರ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ(ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 

೨ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಲಸ೦ದ್ರವರೆಗೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.25 1.25 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 





ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 364 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ(ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಮುಇಂ/ಸಂಕದ/ರಶಾ/ಸಇಂ೦1/2008-09, ದಿನಾಂಕ: 17-11-2008. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 












































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 

ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 

1 ಯಳಗೋಡು ನಿ೦ದ ಅಳಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ(ಹಿರೇಕಬ್ಬಿಗೆರೆ, ಬಸವನಶಿವನಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು, 23.00 
ಚೀಳಂಗಿ, ಹಳೇರಂಗಾಪುರ, ಅಳಗವಾಡಿ) 

2: ಬಿ.ಬಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಂಚಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡೆಹಾಳ್‌ ಅಜಾದ್‌ನಗರ-ಕರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಲ್ಗೆರೆ- 19.00 
ಕಾಕಬಾಳ್‌-ಚೌಳಿಹಳ್ಳಿ-ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ-ಕೋಡಿರ೦ಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 

3, ಹಿರೇಬೆನ್ನೂರು ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಿದ್ದವ್ವನದುರ್ಗದ ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿರೇಬೆನ್ನೂರು-ಬ್ಯಾಲಾಳ್‌- 10.00 
ಮಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 

4. ಯಳಗೋಡು ನಿಂದ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಪಾಮರಹಳ್ಳಿ-ಸುಲ್ತಾನಿಪುರ- 20.00 
ಅರಳಕಟ್ಟೆ-ಹೆಗ್ಗಡೆಹಾಳ್‌ 

5; ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ(ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ)ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಚೌಳಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 8.00 

6. ರಾಮಗಿರಿ-ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಾಳಕಟ್ಟ, ಮುದ್ದಾಪುರ 19.00 

7, ದಂಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಗಳಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು, ಗ್ಯಾರೆಹಳ್ಳಿ 11.30 

8. ವಿಶ್ವನಾಥನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಾಳಘಟ್ಟ, ಕಡೂರು 12.00 

9. ವಿಶ್ವನಾಥನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡೇರಿ, ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ 12.50 





೩೧೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
























































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 

ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 

10, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13ರಿ೦ದ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 7.00 
ಗುಂಡಿಮಡು, ಕುನುಗಲಿ 

1], ಕೆಂಗುಂಟೆಯಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚನ್ನಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ, ದುಮ್ಮಿ 9.00 
ಕಾಲ್ಶೆರೆ 

12. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-ಗುಂಡೇರಿ-ರಾಮಗಿರಿ ರಸ್ತೆ 13.00 

13. ಗೌಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. 8.50 
ಚನ್ನಸಮುದ್ರ 

14. ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಪುರದಿಂದ ತೇಕಲವಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸ೦ಗೇನಹಳ್ಳಿ 7.00 

15. ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಪುರದಿಂದ ಮಹದೇವನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ 8.50 

16. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-ಹುಲೆಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ವಾಪುರ, ಕುನುಗಲಿ, ಅಗ್ರಹಾರ 10.50 

ಕೆ ಅಗ್ರಹಾರ-ಆಡನೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪಾಡಿಗಟ್ಟೆ, ಅಪ್ಪರಸನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಕೇನಹಳ್ಳಿ 10.00 

18. ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಪರ-ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಿವೆಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, 10.00 
ಚೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 

19. ತೇಕಲವಟ್ಟ-ಕೊಳಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕದ್ರಿದೇವರಹಟ್ಟ, ಮದ್ದಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ 9.00 

20. ಕೊಳಾಳ್‌-ಗೌನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 5.00 

21. ತಾಳ್ಯ-ಮತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 6.00 

22. | ಉಪ್ಪರಿಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿ೦ದ ಅಮೃತಾಪುರ-ಮಾಡದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೂಳಿಹೊಸಳ್ಳಿ 6.00 

23. ಹಿರೆಎಮ್ಮಿಗನೂರು-ಕಡೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಜಿಕ್ಯಾಥನಹಳ್ಳಿ, ಅಂತಾಪುರ 11.00 

ಒಟ್ಟು 255.30 








ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 590 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 16ನೇ ಜನವರಿ 2009 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು 255.30 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 23 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


























ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 

ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 

1 ಯಳಗೋಡು ನಿಂದ ಅಳಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ(ಹಿರೇಕಬ್ಬಿಗೆರೆ, ಬಸವನಶಿವನಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು, 23.00 
ಚೀಳಂಗಿ, ಹಳೇರಂಗಾಪುರ, ಅಳಗವಾಡಿ) 

2: ಬಿ.ಬಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಂಚಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡೆಹಾಳ್‌ ಅಜಾದ್‌ನಗರ-ಕರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಲ್ಗೆರೆ- 19.00 
ಕಾಕಬಾಳ್‌-ಚೌಳಿಹಳ್ಳಿ-ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ-ಕೋಡಿರ೦ಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 

3. ಹಿರೇಬೆನ್ನೂರು ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಿದ್ದವ್ವನದುರ್ಗದ ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿರೇಬೆನ್ನೂರು-ಬ್ಯಾಲಾಳ್‌- 10.00 
ಮಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 



















































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೧೯ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 

4. ಯಳಗೋಡು ನಿಂದ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಪಾಮರಹಳ್ಳಿ-ಸುಲ್ತಾನಿಪುರ- 20.00 
ಅರಳಕಟ್ಟೆ-ಹೆಗ್ಗಡೆಹಾಳ್‌ 

5; ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ(ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ)ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಚೌಳಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 8.00 

6. ರಾಮಗಿರಿ-ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಾಳಕಟ್ಟ, ಮುದ್ದಾಪುರ 19.00 

ಗ ದಂಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಗಳಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು, ಗ್ಯಾರೆಹಳ್ಳಿ 11.30 

8. ವಿಶ್ವನಾಥನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಾಳಘಟ್ಟ, ಕಡೂರು 12.00 

9, ವಿಶ್ವನಾಥನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡೇರಿ, ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ 12.50 

10. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13ರಿ೦ದ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 7.00 
ಗುಂಡಿಮಡು, ಕುನುಗಲಿ 

11. ಕೆಂಗುಂಟೆಯಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚನ್ನಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ, ದುಮ್ಮಿ 9.00 
ಕಾಲ್ಶೆರೆ 

12. ಹೊಳಲೈೆರೆ-ಗುಂಡೇರಿ-ರಾಮಗಿರಿ ರಸ್ತೆ 13.00 

13. ಗೌಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, 8.50 
ಚನ್ನಸಮುದ್ರ 

14. ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಪುರದಿಂದ ತೇಕಲವಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ 7.00 

15, ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಪುರದಿಂದ ಮಹದೇವನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ 8.50 

16, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-ಹುಲೆಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಫಾಮರ, ಕುನುಗಲಿ, ಅಗ್ರಹಾರ 10.50 

17. ಅಗ್ರಹಾರ-ಆಡನೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪಾಡಿಗಟ್ಟೆ, ಅಪ್ಪರಸನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಕೇನಹಳ್ಳಿ 10.00 

18, ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಪರ-ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಿವೆಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, 10.00 
ಚೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 

19. ತೇಕಲವಟ್ಟ-ಕೊಳಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕದ್ರಿದೇವರಹಟ್ಟ, ಮದ್ದಪ್ಪನಹಟ್ಟ 9.00 

20. ಕೊಳಾಳ್‌-ಗೌನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 5.00 

21. ತಾಳ್ಯ-ಮತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 6.00 

22. ಉಪ್ಪರಿಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿ೦ದ ಅಮೃತಾಪುರ-ಮಾಡದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 6.00 
ಗೂಳಿಹೊಸಳ್ಳಿ 

23. ಹಿರೆಎಮ್ಮಿಗನೂರು-ಕಡೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಜಿಕ್ಯಾಥನಹಳ್ಳಿ, ಅಂತಾಪುರ 11.00 

ಒಟ್ಟು | 255.30 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌.366 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ(ಸಂಪರ್ಕ) 


೩೨೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





ವಿಷಯ: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರದಿಂದ ಶಿವರಾಂಪುರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ 
ಸಿಬಿಎನ್‌/ ಹೈಲ್ಯಸೆ/ಜಿ.ಮು.ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ/5.ಸ೦.66/07-08/06477, ದಿನಾಂಕ: 7-9-2007. 
2) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಿಬಿಎನ್‌/ ಹೈಲ್ಯಸೆ/ಕ.ಸಂ.66/ಜಿ.ಮು.ರ.ಮೇ/08-09/06316, ದಿನಾಂಕ: 20-9-2008. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 13 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು 6 ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ ಶಹಾಪುರದಿಂದ ಶಿವರಾಂಪುರ 
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 176.20 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಉತ್ತರ). ಧಾರವಾಡ ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಡಾ॥ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣಾ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನಾಧರಿಸಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌-ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗುರ್ತಿಸಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು 
ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ರಸ್ತೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 





ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ 
ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ) 
ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ಶಿವರಾಂಪೂರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರ್ಗ ವಾಡಿ- 176.20 

ಶಹಾಬಾದ-ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಕಾಳಗಿ-ಮ೦ಗಲಗಿ-ನಿಡಗು೦ದಾ-ಕೊ೦ಚಾವರಂ ಮೂಲಕ 


ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇಆ 500 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2007, ದಿನಾಂಕ: 12ನೇ ಜನವರಿ 2008 
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯೆಂದು ನಾಮಕರಣ 


ಮಾಡಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ವಿವರ 





























ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ವಿವರ ಹೆದ್ದಾರಿಯ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ) 
149 ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ಶಿವರಾಂಪೂರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 176.20 
ಮಾರ್ಗ ವಾಡಿ-ಶಹಾಬಾದ-ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಕಾಳಗಿ-ಮಂಗಲಗಿ-ನಿಡಗುಂದಾ- 
ಕೊಂಚಾವರಂ ಮೂಲಕ 











ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌.100 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ. ಬ೦ದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೨೧ 





ವಿಷಯ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 


ಮುಇಂ/ಸಂಕದ/ರಶಾ/ಸಇಂ3/ 2008-09, ದಿನಾಂಕ: 3-10-2008. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ 
ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 

ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 

Ll. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ 16ನೇ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿ, ನೆರ್ಚಿ, ಕೋಡಂಬಿ) 14.00 

2. | ಬೆನ್ನೂರು ಕಮರೂರು ಹಿರೇಕಲಗೋಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 7.30 

3. | ಮಾವಲಿ ಕಡಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 23.80 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡೇರಿ 9.50 
ಬರಗಿ ಹಲಸಿನಕೊಪ್ಪ ಬೇಳೂರು ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗರ ಬೆಳೆಯೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 

4. | ಗಜೆಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಗೆರೆ ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡೆ ಗೆ೦ಂಡ್ಲಹೊಸೂರು 16.50 
ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 

5. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ರಿಂದ ಕಿರಗುಣಸಿ ನಿಸರಾಣಿ ತಲಕಲಕೊಪ್ಪ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಮುಖಾಂತರ 14.30 
ಮಾಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 

6. | ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ಟೆ(ರಾ.ಹೆ-48)ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಉರುಗನಹಳ್ಳಿ ದೇವತಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖಾಂತರ ಹರಗಿ 5,72 
ಸಹಸ್ರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 

7. | ಹರೀಶಿಯಿಂದ ದ್ಯಾವಸ ಹಿರೇಕಲಗೋಡು ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 8.50 

ಒಟ್ಟು 75.82 














ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 


ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 577 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 20ನೇ ನವೆಂಬರ್‌ 2008 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 75.82 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 7 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 

















ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ. ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
Ll. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ 16ನೇ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿ, ನೆರ್ಚಿ, ಕೋಡಂಬಿ) 14.00 
2. | ಬೆನ್ನೂರು ಕಮರೂರು ಹಿರೇಕಲಗೋಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 7.30 
3. | ಮಾವಲಿ ಕಡಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 23.80 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡೇರಿ 9.50 
ಬರಗಿ ಹಲಸಿನಕೊಪ್ಪ ಬೇಳೂರು ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗರ ಬೆಳೆಯೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
4. | ಗಜೆಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಗೆರೆ ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡೆ ಗೆಂಡ್ಗಹೊಸೂರು 16.50 
ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 

















೩೨೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
5. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ರಿಂದ ಕಿರಗುಣಸಿ ನಿಸರಾಣಿ ತಲಕಲಕೊಪ್ಪ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಮುಖಾಂತರ 14.30 


ಮಾಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
6. | ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ಟೆ(ರಾ.ಹೆ-48)ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಉರುಗನಹಳ್ಳಿ ದೇವತಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖಾಂತರ ಹರಗಿ 5.72: 
ಸಹಸ್ರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


























7. | ಹರೀಶಿಯಿಂದ ದ್ಯಾವಸ ಹಿರೇಕಲಗೋಡು ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 8.50 
ಒಟ್ಟು 75.82 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 101 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ(ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು, ದೇವದುರ್ಗ, ಮಾನ್ವಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಹಾಗೂ ಸಿಂಧನೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಿಬಿಎನ್‌/ಹೈಲ್ಯಸೆ/ಕ.ಸ೦.7/9/ಶಾಸಮ/ಗ್ರಾರಮೇ/ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ/08-09/05456, ದಿನಾಂಕ: 
27-8-2008. 
2) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಿಬಿಎನ್‌/ಹೈಲ್ಯಸೆ/5.ಸ೦.7/5/ಗ್ರಾರಮೇ/ರಾಯಚೂರು/08-09/06589, ದಿನಾಂಕ: 30-9-2008. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ ಇವರು 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು, ದೇವದುರ್ಗ, ಮಾನ್ವಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಹಾಗೂ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ 
ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 









































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 

ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 

1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ-ಗಲಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಣ್ಣದಕಲ್‌ 19.00 

2 | ಅರಕೇರಾ-ಗಲಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೊಮನಗುಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ನಾರಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 14.00 
ಆಲ್ಕೋಡ್‌ 

3 | ಮುಷ್ಟೂರ್‌-ಸಿರವಾರ ಮಾರ್ಗ ಜಾಗಟಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ 16.00 

4 | ದೇವದುರ್ಗ ದಿಂದ ಕೊಣಚಪಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ದೊಂಡಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ 16.00 

5 | ಸೋಮನಮರಡಿ ಯಿಂದ ವಂದಲಿ ಮಾರ್ಗ ಯಲಗಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20ರ ವರೆಗೆ 20.00 

6 ಗಬ್ಬೂರ ದಿಂದ ಹಿರೆರಾಯಕುಂಪಿ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನಟಗಿ, ಮದರಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ 17.00 

7 | ಗಲಗ-ಆಲ್ಕೋಡ್‌ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನರಿ ರಸ್ತೆ 15.00 





೩೨೩ 


































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
8 | ಕೊಪ್ಪರ ದಿಂದ ಗೂಗಲ್‌ 14.00 
9 | ಊಟಿ - ವಂದಲಿ ರಸ್ತೆ 13.00 
10 | ಮಲ್ಲೇದುವರಗುಡ್ಡ ದಿಂದಮಲದ್‌ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜಾಗಟಗಲ್‌ 17.00 
11 |ರಾ.ಹೆ.-15 ರಿಂದ ಮಲದಕಲ್‌ 6.00 
ಒಟ್ಟು | 167.00 
ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
12 | ಹಟ್ಟಿ-ನವಲ್‌ಕಲ್‌ ಜಿ.ಮು.ರ.ಯಿ೦ದ ಮಲ್ಲಾಪುರ್‌ ಕೂಡುರಸ್ತೆ 2.00 
13 | ಮುದಗಲ್‌ ಕುಡತಿನ್ನಿ ರಾ.ಹೆ.-29 ರಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ಕೇಡ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
14 | ಲಿಂಗಸ್ಲೂರು ದಿಂದ ಚಿತಾಪುರ್‌ ಮಾರ್ಗ ಅಡವಿಭಾವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನೀರಲ್‌ಕೇರಿ, ಆನೇಹೊಸೂರ್‌, 20.00 
ಬಂಡೋಣಿ ರಸ್ತೆ 
15 | ಅಶಿಹಾಳ್‌ ತಾಂಡ ದಿಂದ ಖೈರವಾಡ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
16 | ಅಶಿಹಾಳ್‌ ತಾಂಡ ದಿಂದ ಅಡವಿಭಾವಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
17 | ರೋಡಲಬಂಡಾ ಯುಕೆಪಿ -ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖೈರವಾಡ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ 9.00 
ಜೋಲಗುಡ್ಡಾಹನುಮಗುಡ್ಡಾ 
18 | ರೋಡಲಬಂಡಾ ಯುಕೆಪಿ -ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 6.00 
19 | ಬಮ್ಮನಾಳ್‌-ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡಾ ರಸ್ತೆ 5.00 
20 | ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಾ.ಹೆ.-14 ಯಿ೦ದ ಕೋಮನೂರ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 6.00 
21 | ನೀರಲ್‌ಕೇರೆ ಯಿಂದ ಮರಗಟ್‌ನಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ 3.00 
22 | ಗುರುಗುಂಟಾ-ಟನಮ್‌ಕಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ರಾಯದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ 4.00 
23 | ಐದಭಾವಿ - ಪರಂಪೂರ್‌ ರಸ್ತೆ 4.80 
24 | ಲಿಂಗಸ್ಸೂರು-ಅಮರೇಶ್ವರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಐದನಾಳ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 2.20 
25 | ಕಡಕಲ್‌ ದಿಂದ ಜಾಲಿಬೇಂಚಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
26 | ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು-ಶಿರಡೋಣಾ ರಾ.ಹೆ-41 ದಿಂದ ಜಲದುರ್ಗ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 6.00 
27 | ಯರಗುಂಟಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಹಾಲಭಾವಿ ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ 2.00 
28 | ಗುಂಡಸಾಗರ್‌ ದಿಂದ ಕಚಾಪುರ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
29 | ಅಡವಿಭಾವಿ ದಿಂದ ಮುದಗಲ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.00 
30 | ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ.-20 ಯಿಂದ ಕೆ. ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 2.20 
31 | ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ.-20 ಯಿಂದ ಗುಡಿಹಾಳ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.00 
32 | ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ.-20 ಯಿಂದ ಕನಸಾವಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 
33 ಮಿಟ್ಟೆಕಲ್ಲೂರು ದಿಂದ ಮಾರಲದಿನ್ನಿ 6.00 
34 | ಮಸ್ಕಿ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೂವಿನಭಾವಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 2.50 




























































































೩೨೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
35 | ನಿಲೋಗಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಗನೂರ್‌ ರಸ್ತೆ 1.50 
36 | ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡ ದಿಂದ ಮುದಗಲ್‌-ಮಸ್ಕಿ ರಾ.ಹೆ.-14 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 8.00 

ಒಟ್ಟು | 120.20 
ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
37 | ಪೋತ್ನಾಳ-ಅಯ್ಯನೂರು (ಮಾರ್ಗ ಹುಲಗುಂಚಿ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 14.50 14.50 
38 | ಪೋತ್ನಾಳ-ಬಳಗಾನೂರು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 16.00 16.00 
39 | ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಪ ದಿಂದ ಸಿಂಗಾಪೂರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 22.00 22.00 
40 | ಜವಳಗೇರಾ-ಹೆಡಿಗಿನಾಳ ಮಾರ್ಗ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ-ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.50 19.50 
41 | ಕಲಲ್ಮಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ(ಕಾರಟಗಿ ಹತ್ತಿರ ರಾ.ಹೆ-23)-ಮುಕ್ಕುಂದ-ಸಿ೦ಗಾಪೂರ ಕ್ರಾಸವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 15.50 
ಮಾರ್ಗ ಚನ್ನಳ್ಳಿ-ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ-ಮಾವಿನಮಡ 
42 | ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ (ರಾ.ಹೆ -23 ರಿಂದ) ಮಾರ್ಗ ಜಾಲಿಹಾಳ ಬಸಾಪೂರು ವರೆಗಿನ 10.00 
ರಸ್ತೆ 
43 | ದಡೇಸ್ಲೂರುದಿಂದ ಉಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ 7.00 
44 | ಸಿದ್ರಾಂಪೂರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 2.50 
45 | ಸಿಂಧನೂರುದಿಂದ ದೇವರಗುಡಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 4.00 
46 | ಸಿಂಧನೂರು-ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.-23 ರಿಂದ ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾಂಪ-3 & ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ 15.00 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌-5 ರ ವರೆಗೆ 
47 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19ರಿಂದ ಬುತಲದಿನ್ನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
48 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19ರಿಂದ ಕಲ್ಲೂರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
49 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಮುಳ್ಳೂರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.00 
50 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.50 
51 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಬಸಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
52 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಕನ್ನಾರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.00 
53 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.50 
54 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ರೌಡಕುಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 7.00 
ಸಾಸಲ್ಮರಿ-ಮಲಕಾಪೂರ 
55 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಮಲಕಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.00 
56 (| ಬಾಳೆಗಿಡ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ದಿಂದ ಸಿದ್ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ 6.00 
57 | ಸಿಂಧನೂರು-ಬೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಮರಾಪೂರ-ಹೊಸಳ್ಳಿ 10.00 
58 | ಬಪ್ಪೂರ ದಿಂದ ಹೊಕ್ರಾಣಿ ವರೆಗೆ 7.00 
59 | ಬಪ್ಪೂರ ದಿಂದ ಲಿಂಗಸೂರು ಕುಡತ್ಪಿ ರಸ್ತೆ 18.30 
60 | ತುರುವಿಹಾಳದಿಂದ ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 6.50 











































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೨೫ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
61 | ಕಲ್ಲಂಗಿಯಿಂದ ನವಲಿ ರಸ್ತೆ 9.30 
62 | ಉಮಲೂಟಿಯಿಂದ ಕರಡಚಿಲುಮಿ-ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 5.50 
63 | ಉಮಲೂಟಿಯಿಂದ ಮಹಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ 14.00 
64 | ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಸ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 
65 | ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
66 | ತುರವಿಹಾಳ-ತಿಳಿಗೋಳ-ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 6.50 
67 | ಗುಡದುಣರ-ದೀನಸಮುದ್ರ-ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಸ್ತೆ 12.00 

ಒಟ್ಟು | 264.10 

ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ 

68 | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ದೇವಸುಗೂರು - ಪಲವಲದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರ್ರಗುಂಟ 30.00 
ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 30.00 

69 | ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ - ಮಂಡಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ, ರಾಯಚೂರು - ಸಿಂಗನೋಡಿ 25.00 
ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00-20.00 

70 |ರಾ.ಹೆ-13 ರಿಂದ ಗುಂಜಳ್ಳಿ- ತಲಮಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಇಡಪನೂರು ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 17.00 
17.00 

71 |ರಾ.ಹೆ-13 ರಿಂದ ಯರಗೇರಾ- ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರು ಮಾರ್ಗ ಗಾಣಧಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 22.00 
22.00 

72 | ರಾಯಚೂರು- ದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಲಹಾಳ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 18.00 ರ ವರೆಗೆ 18.00 

73 | ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ - ದೊಂಗ ರಾಂಪೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಆತ್ಕೂರು ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 10.00 10.00 

74 | ಮಾಮಡದೊಡ್ಡಿ - ದೊಂಗರಾಂಪೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 5.00 

75 | ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ - ವಡ್ಡೆಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 4.50 

76 ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ - ಅರಸಿಕೆರಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 7.50 7.50 

ಒಟ್ಟು | 139.00 

ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 

77 | ರಾಯಚೂರು - ಬುರ್ದಿಪಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 120 ರಿಂದ ಪೋತಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.20 
0.00 ರಿಂದ 4.20 

78 | ಯರಮರಸ್‌- ಕೂಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಏಗನೂರು, ಶಾಖವಾದಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.00 
0.00 ರಿಂದ 10.00 

79 |ರಾ.ಹೆ-13 ರಿಂದ ಮಲಿಯಬಾದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 4.00 

80 | ರಾಯಚೂರು- ಹೊಸೂರು ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 3.50 

81 | ರಾಯಚೂರು - ಮಂಚಲಾಪೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 7.00 

82 | ರಾಯಚೂರು- ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ 6.00 






























































೩೨೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
83 | ರಾಯಚೂರು- ಸಿದ್ರಾಂಪೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 4.00 
84 | ರಾಯಚೂರು ರಾ.ಹೆ-13 (ದೇವಸುಗೂರು ಕಟಗೋಡ ರಸ್ತೆ) ರಿಂದ ರಾಯಚೂರು- 3.00 

ಯಕ್ಷಾಸಪೂರು ಮಾರ್ಗ ಅರಬವಾಡಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 
85 | ರಾಯಚೂರು ರಾ.ಹೆ-20 ರಿಂದ ರಾಯಚೂರು- ಯಕ್ಷಾಸಪೂರು ಮಾರ್ಗ ಲಿಟಲ್‌ ಎ೦ಜೆಲ್ಸ್‌ 2.50 
ಶಾಲೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 
86 ವಡವಟ್ಟಿ- ಬಾಪೂರು ಮಾರ್ಗ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 7.00 
ಒಟ್ಟು 51.20 
ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
87 | ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ - ಬಾಗಲವಾಡ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂಜಿನಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಬಲ್ಲಟಗಿ, ಬಸವಣ್ಣ 23.00 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 
88 | ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ.-20ರ ಗೋಲದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಮಾರ್ಗ 17.50 
ಬಾದರದಿನ್ನಿ, ಬಾಗಲವಾಡ 
89 | ಕವಿತಾಳ-ಉದ್ದಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 18.00 
90 | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14ರ ಜೀನೂರ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕರಡಿಗುಡ್ಡಾ 10.00 
ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಾರ್ಗ ಜೀನೂರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಪಾರ್ವತಮ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 
91 | ಪಾತಪೂರ್‌ ದಿಂದ ಕಾಸನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲಮಗೇರಾ 8.00 
92 ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಕರಬದಿನ್ನಿ ಮಾರ್ಗ ಈರಲಗಡ್ಡ 6.00 
93 | ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಾ.ಹೆ.-14ರ ಮುಸ್ಟೂರ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಜಾಗೀರ್‌ ಪನ್ನೂರ್‌ ಮಾರ್ಗ 17.00 
ಮುಸ್ಟೂರ್‌, ಇಂದಿರಾನಗರ 
94 | ಕಾತರ್ಕಿ ಯಿ೦ದ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ದಾಪುರ್‌, ರಂಗದಾಳ 8.00 
95 | ಗೋಲದಿನ್ನಿ ಯಿಂದ ಕುರಕುಂದ ಮಾರ್ಗ ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ 6.00 
96 | ರಾ.ಹೆ.-127ರ ಮಾಚನೂರು ದಿಂದ ರಾ.ಹೆ-61ರ ಮಾಡಿಗೆರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಗಿರಿ 9.00 
97 | ಹಾಲಾಪುರ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಹಿರೇಕಡಬೂರು ರಸ್ತೆ 12.00 
98 | ಬೆಂಚಮರಡಿದಿಂದ ರಾಹೆ-14 ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿಲಾಲಪುರ-ಗುಡಿಹಾಳ್‌- 12.60 
ಇರಕಲ್‌ 
ಒಟ್ಟು 147.10 

















ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪ್ರ 


ಇಂ 


ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಸಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 500 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 21ನೇ ನವೆಂಬರ್‌ 2008 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು, ದೇವದುರ್ಗ, ಮಾನ್ವಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಹಾಗೂ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 


ಒಟ್ಟು 888.60 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 98 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


೩೨೭ 


































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ-ಗಲಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಣ್ಣದಕಲ್‌ 19.00 
2 | ಅರಕೇರಾ-ಗಲಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೊಮನಗುಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ನಾರಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 14.00 
ಆಲ್ಕೋಡ್‌ 
3 | ಮುಷ್ಟೂರ್‌-ಸಿರವಾರ ಮಾರ್ಗ ಜಾಗಟಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ 16.00 
4 | ದೇವದುರ್ಗ ದಿಂದ ಕೊಣಚಪಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ದೊಂಡಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ 16.00 
5 | ಸೋಮನಮರಡಿ ಯಿಂದ ವಂದಲಿ ಮಾರ್ಗ ಯಲಗಟ್ಟಿ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20ರ ವರೆಗೆ 20.00 
6 | ಗಬ್ಬೂರ ದಿಂದ ಹಿರೆರಾಯಕುಂಪಿ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನಟಗಿ, ಮದರಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ 17.00 
7 | ಗಲಗ-ಆಲ್ಕೋಡ್‌ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನರಿ ರಸ್ತೆ 15.00 
8 | ಕೊಪ್ಪರ ದಿಂದ ಗೂಗಲ್‌ 14.00 
9 | ಊಟಿ - ವಂದಲಿ ರಸ್ತೆ 13.00 
10 | ಮಲ್ಲೇದುವರಗುಡ್ಡ ದಿಂದಮಲದ್‌ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜಾಗಟಗಲ್‌ 17.00 
11 |ರಾ.ಹೆ.-15 ರಿಂದ ಮಲದಕಲ್‌ 6.00 
ಒಟ್ಟು | 167.00 
ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
12 | ಹಟ್ಟಿ-ನವಲ್‌ಕಲ್‌ ಜಿ.ಮು.ರ.ಯಿ೦ದ ಮಲ್ಲಾಪುರ್‌ ಕೂಡುರಸ್ತೆ 2.00 
13 | ಮುದಗಲ್‌ ಕುಡತಿನ್ನಿ ರಾ.ಹೆ.-29 ರಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ಕೇಡ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
14 | ಲಿಂಗಸ್ಲೂರು ದಿಂದ ಚಿತಾಪುರ್‌ ಮಾರ್ಗ ಅಡವಿಭಾವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನೀರಲ್‌ಕೇರಿ, ಆನೇಹೊಸೂರ್‌, 20.00 
ಬಂಡೋಣಿ ರಸ್ತೆ 
15 | ಅಶಿಹಾಳ್‌ ತಾಂಡ ದಿಂದ ಖೈರವಾಡ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
16 | ಅಶಿಹಾಳ್‌ ತಾಂಡ ದಿಂದ ಅಡವಿಭಾವಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
17 | ರೋಡಲಬಂಡಾ ಯುಕೆಪಿ -ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖೈರವಾಡ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ 9.00 
ಜೋಲಗುಡ್ಡಾಹನುಮಗುಡ್ಡಾ 
18 | ರೋಡಲಬಂಡಾ ಯುಕೆಪಿ -ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 6.00 
19 | ಬಮ್ಮನಾಳ್‌-ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡಾ ರಸ್ತೆ 5.00 
20 | ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಾ.ಹೆ.-14 ಯಿಂದ ಕೋಮನೂರ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 6.00 
21 | ನೀರಲ್‌ಕೇರೆ ಯಿಂದ ಮರಗಟ್‌ನಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ 3.00 
22 | ಗುರುಗುಂಟಾ-ಟನಮ್‌ಕಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ರಾಯದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ 4.00 
23 | ಐದಭಾವಿ - ಪರಂಪೂರ್‌ ರಸ್ತೆ 4.80 
24 | ಲಿಂಗಸ್ಸೂರು-ಅಮರೇಶ್ವರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಐದನಾಳ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 2.20 
25 | ಕಡಕಲ್‌ ದಿಂದ ಜಾಲಿಬೇಂಚಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
26 | ಲಿಂಗಸ್ಥೂರು-ಶಿರಡೋಣಾ ರಾ.ಹೆ-41 ದಿಂದ ಜಲದುರ್ಗ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 6.00 











































































































೩೨೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
27 | ಯರಗುಂಟಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಹಾಲಭಾವಿ ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ 2.00 
28 | ಗುಂಡಸಾಗರ್‌ ದಿಂದ ಕಚಾಪುರ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
29 | ಅಡವಿಭಾವಿ ದಿಂದ ಮುದಗಲ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.00 
30 | ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ.-20 ಯಿಂದ ಕೆ. ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 2.20 
31 | ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ.-20 ಯಿಂದ ಗುಡಿಹಾಳ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.00 
32 | ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ.-20 ಯಿಂದ ಕನಸಾವಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 
33 ಮಿಟ್ಟೆಕಲ್ಲೂರು ದಿಂದ ಮಾರಲದಿನ್ನಿ 6.00 
34 | ಮಸ್ಸಿ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೂವಿನಭಾವಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 2.50 
35 | ನಿಲೋಗಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಗನೂರ್‌ ರಸ್ತೆ 1.50 
36 | ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡ ದಿಂದ ಮುದಗಲ್‌-ಮಸ್ಕಿ ರಾ.ಹೆ.-14 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 8.00 

ಒಟ್ಟು | 120.20 
ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
37 | ಪೋತ್ನಾಳ-ಅಯ್ಯನೂರು (ಮಾರ್ಗ ಹುಲಗುಂಚಿ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 14.50 14.50 
38 | ಪೋತ್ನಾಳ-ಬಳಗಾನೂರು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 16.00 16.00 
39 | ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಪ ದಿಂದ ಸಿಂಗಾಪೂರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 22.00 22.00 
40 | ಜವಳಗೇರಾ-ಹೆಡಿಗಿನಾಳ ಮಾರ್ಗ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ-ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.50 19.50 
41 | ಕಲಲ್ಮಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ(ಕಾರಟಗಿ ಹತ್ತಿರ ರಾ.ಹೆ-23)-ಮುಕ್ಕುಂದ-ಸಿ೦ಗಾಪೂರ ಕ್ರಾಸವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 15.50 
ಮಾರ್ಗ ಚನ್ನಳ್ಳಿ-ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ-ಮಾವಿನಮಡ 
42 | ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ (ರಾ.ಹೆ -23 ರಿಂದ) ಮಾರ್ಗ ಜಾಲಿಹಾಳ ಬಸಾಪೂರು ವರೆಗಿನ 10.00 
ರಸ್ತೆ 
43 | ದಡೇಸ್ಲೂರುದಿಂದ ಉಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ 7.00 
44 | ಸಿದ್ರಾಂಪೂರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 2.50 
45 | ಸಿಂಧನೂರುದಿಂದ ದೇವರಗುಡಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 4.00 
46 | ಸಿಂಧನೂರು-ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.-23 ರಿಂದ ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾಂಪ-3 & ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ 15.00 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌-5 ರ ವರೆಗೆ 
47 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19ರಿಂದ ಬುತಲದಿನ್ನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
48 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19ರಿಂದ ಕಲ್ಲೂರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
49 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಮುಳ್ಳೂರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.00 
50 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.50 
51 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಬಸಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
52 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಕನ್ನಾರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.00 
53 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.50 































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೨೯ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
54 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿ೦ದ ರೌಡಕು೦ದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 7.00 

ಸಾಸಲ್ಮರಿ-ಮಲಕಾಪೂರ 
55 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ರಿಂದ ಮಲಕಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.00 
56 | ಬಾಳೆಗಿಡ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ದಿಂದ ಸಿದ್ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ 6.00 
57 | ಸಿಂಧನೂರು-ಬೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಮರಾಪೂರ-ಹೊಸಳ್ಳಿ 10.00 
58 | ಬಪ್ಪೂರ ದಿಂದ ಹೊಕ್ರಾಣಿ ವರೆಗೆ 7.00 
59 | ಬಪ್ಪೂರ ದಿಂದ ಲಿಂಗಸೂರು ಕುಡತ್ಪಿ ರಸ್ತೆ 18.30 
60 | ತುರುವಿಹಾಳದಿಂದ ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 6.50 
61 | ಕಲ್ಮಂಗಿಯಿಂದ ನವಲಿ ರಸ್ತೆ 9.30 
62 | ಉಮಲೂಟಿಯಿಂದ ಕರಡಚಿಲುಮಿ-ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 5.50 
63 | ಉಮಲೂಟಿಯಿಂದ ಮಹಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ 14.00 
64 | ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಸ್ಪಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 
65 | ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
66 | ತುರವಿಹಾಳ-ತಿಳಿಗೋಳ-ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 6.50 
67 | ಗುಡದುಣರ-ದೀನಸಮುದ್ರ-ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಸ್ತೆ 12.00 
ಒಟ್ಟು | 264.10 
ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ 
68 | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ದೇವಸುಗೂರು - ಪಲವಲದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರ್ರಗುಂಟ 30.00 
ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 30.00 
69 | ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ - ಮಂಡಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ, ರಾಯಚೂರು - ಸಿಂಗನೋಡಿ 25.00 
ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00-20.00 
70 | ರಾ.ಹೆ-13 ರಿಂದ ಗು೦ಜಳ್ಳಿ- ತಲಮಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಇಡಪನೂರು ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 17.00 
17.00 
71 |ರಾ.ಹೆ-13 ರಿಂದ ಯರಗೇರಾ- ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರು ಮಾರ್ಗ ಗಾಣಧಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 22.00 
22.00 
72 | ರಾಯಚೂರು- ದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಲಹಾಳ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 18.00 ರ ವರೆಗೆ 18.00 
73 | ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ - ದೊಂಗ ರಾಂಪೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಆತ್ಕೂರು ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 10.00 10.00 
74 | ಮಾಮಡದೊಡ್ಡಿ - ದೊಂಗರಾಂಪೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 5.00 
75 | ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ - ವಡ್ಡೆಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 4.50 
76 | ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ - ಅರಸಿಕೆರಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 7.50 7.50 
ಒಟ್ಟು | 139.00 










































































೩೩೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 

77 | ರಾಯಚೂರು - ಬುರ್ದಿಪಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 120 ರಿಂದ ಪೋತಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.20 
0.00 ರಿಂದ 4.20 

78 | ಯರಮರಸ್‌- ಕೂಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಏಗನೂರು, ಶಾಖವಾದಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.00 
0.00 ರಿಂದ 10.00 

79 |ರಾ.ಹೆ-13 ರಿಂದ ಮಲಿಯಬಾದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 4.00 

80 | ರಾಯಚೂರು- ಹೊಸೂರು ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 3.50 

81 | ರಾಯಚೂರು - ಮಂಚಲಾಪೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 7.00 

82 | ರಾಯಚೂರು- ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ 6.00 

83 | ರಾಯಚೂರು- ಸಿದ್ರಾಂಪೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 4.00 

84 | ರಾಯಚೂರು ರಾ.ಹೆ-13 (ದೇವಸುಗೂರು ಕಟಗೋಡ ರಸೆ) ರಿಂದ ರಾಯಚೂರು- 3.00 
ಯಕ್ಷಾಸಪೂರು ಮಾರ್ಗ ಅರಬವಾಡಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ. 3.00 

85 | ರಾಯಚೂರು ರಾ.ಹೆ-20 ರಿಂದ ರಾಯಚೂರು- ಯಕ್ಷಾಸಪೂರು ಮಾರ್ಗ ಲಿಟಲ್‌ ಎಂಜೆಲ್ಸ್‌ 2.50 
ಶಾಲೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 

86 | ವಡವಟ್ಟಿ- ಬಾಪೂರು ಮಾರ್ಗ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 7.00 

ಒಟ್ಟು 51.20 

ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 

87 | ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ - ಬಾಗಲವಾಡ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂಜಿನಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಬಲ್ಲಟಗಿ, ಬಸವಣ್ಣ 23.00 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 

88 | ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ.-20ರ ಗೋಲದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಮಾರ್ಗ 17.50 
ಬಾದರದಿನ್ನಿ, ಬಾಗಲವಾಡ 

89 | ಕವಿತಾಳ-ಉದ್ದಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 18.00 

90 | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14ರ ಜೀನೂರ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕರಡಿಗುಡ್ಡಾ 10.00 
ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಾರ್ಗ ಜೀನೂರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಪಾರ್ವತಮ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 

91 | ಪಾತಪೂರ್‌ ದಿಂದ ಕಾಸನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲಮಗೇರಾ 8.00 

92 | ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಕರಬದಿನ್ನಿ ಮಾರ್ಗ ಈರಲಗಡ್ಡ 6.00 

93 | ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಾ.ಹೆ.-14ರ ಮುಸ್ಟೂರ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಜಾಗೀರ್‌ ಪನ್ನೂರ್‌ ಮಾರ್ಗ 17.00 
ಮುಸ್ಟೂರ್‌, ಇಂದಿರಾನಗರ 

94 | ಕಾತರ್ಕಿ ಯಿಂದ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ದಾಪುರ್‌, ರಂಗದಾಳ 8.00 

95 | ಗೋಲದಿನ್ನಿ ಯಿಂದ ಕುರಕುಂದ ಮಾರ್ಗ ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ 6.00 

96 |ರಾ.ಹೆ.-127ರ ಮಾಚನೂರು ದಿಂದ ರಾ.ಹೆ-61ರ ಮಾಡಿಗೆರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಗಿರಿ 9.00 

















ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೩೧ 


























ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
97 | ಹಾಲಾಪುರ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಹಿರೇಕಡಬೂರು ರಸ್ತೆ 12.00 
98 | ಬೆಂಚಮರಡಿದಿಂದ ರಾಹೆ-14 ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿಲಾಲಪುರ-ಗುಡಿಹಾಳ್‌- 12.60 
ಇರಕಲ್‌ 
ಒಟ್ಟು | 147.10 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 102 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ(ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ, ಖಾನಾಪೂರ, ಸವದತ್ತಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹಾಗೂ ರಾಮದುರ್ಗ 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಿಬಿಎನ್‌/ಹೈಲ್ಯಸೆ/ಕ.ಸಂ.7/5-1/ಶಾಸಮ/ಗ್ರಾರಮೇ/ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ/08-09/5289, ದಿನಾಂಕ: 
23-8-2008. 
2) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಉತ್ತರ). ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಿಬಿಎನ್‌/ಹೈಲ್ಯಸೆ/ಕ.ಸ೦.7/5/ಗ್ರಾರಮೇ/08-09/06587, ದಿನಾಂಕ: 30-9-2008. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ ಇವರು 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ, ಖಾನಾಪೂರ, ಸವದತ್ತಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹಾಗೂ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 















































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1 | ವಡಗಾಂವ ದಾಮಣೆ ರಸ್ತೆ 5.00 
2 | ಯಳ್ಳೂರ ಅವಚಾರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 5.50 
3 | ಖಾದರ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.00 
4 | ಬೊಮ್ಮನವಾಡಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.50 
5 [ಕೆಕೆ ಕೊಪ್ಪ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 6.40 
6 |ಬೆಳಗುಂದಿ ಬಿಜಗರ್ಣಿ ಬೆಳವಟ್ಟಿ ಬಡಸ ರಸ್ತೆ 10.30 
7 | ಬಡಸ ಬಾಕನೂರ ರಸ್ತೆ 4.00 
8 | ಜಾನೇವಾಡಿ ಕರ್ಲೆ ರಸ್ತೆ 4.00 
9 | ಸಾವಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ 4.60 


































































































೩೩೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
10 | ಬೆಳಗಾವಿ ಮಂಡೋಳಿ ಹಂಗರಗಾ ರಸ್ತೆ 5.50 
11 | ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ 8.00 
12 | ಮಾರಿಹಾಳದಿಂದ ಸುಳೆಭಾವಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ರಸ್ತೆ 5.00 
13 | ಕುದ್ರೆಮನಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 3.00 
14 | ಕಲ್ಲೇಹೋಳಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.50 
15 | ಅತವಾಡ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.00 
16 | ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಸಾವಗಾಂವ ಮಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
17 | ಸಾವಗೆ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 4.00 
18 | ಬಿಜಗರ್ಣಿ ಕಾವಳೇವಾಡಿ ಕಾರ್ಲೆ ರಸ್ತೆ 5.80 
19 | ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ ಹಲಗಿಮರ್ಡಿ ರಸ್ತೆ 10.50 
20 |ಕಿಣಿಯಾ ವಾಘವಾಡೆ ದೇಸೂರು ರಸ್ತೆ 11.78 
21 | ಶಿಂದೋಳಿ ಮುತಗಾ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ರಸ್ತೆ 7.30 
22 | ಬಸಾಪೂರ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 1.20 
23 | ಯಳ್ಳೂರ ದಿಂದ ಸುಳಗಾ ರಸ್ತೆ 1.40 
24 | ದೇಸೂರು ಗಟ್ಟಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
25 | ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಹುಲಿಕವಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
26 | ಕುಕಡೊಳ್ಳಿ ಪಾರಿಶ್ವಾಡ ರಸ್ತೆ 2.00 
27 | ಅವಚಾರಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಯರಮೇಲ ರಸ್ತೆ 1.20 
28 | ಕುಟಿಲವಾಡಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.00 
29 | ಅಂಕಲಗಿ ದಿಂದ ನಾಗೇರಗಾಳ ರಸ್ತೆ 2.60 
30 | ಮಾರಿಹಾಳ ತುಮ್ಮರುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
31 | ಹಲಗಾ ಬಸ್ತವಾಡ ರಸ್ತೆ 2.50 
32 | ಹಿಂಡಲಗಾ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 1.70 
33 ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಸುಳಗಾ ರಸ್ತೆ 2.00 
34 ಬೊಮ್ಮನವಾಡಿ ಕುಟಿಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
35 | ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 3.00 
36 | ಕೆಕೆ. ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ದೇಸೂರ-ಅಂಕಲಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾಗೇರಹಾಳ-ನಾಗೇನಟ್ಟಿ 7.00 
37 | ಬೊಂಬರಗಾ ಕಟ್ಟನಭಾವಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
38 | ಗೌಂಡವಾಡ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.00 
39 |ಕಾಕತ ಗೌಂಡವಾಡ ರಸ್ತೆ 3.00 
40 | ಹುದಲಿ ರಾಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 3.00 


























































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೩೩ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
41 | ಪಂಗೋತಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 3.00 
42 | ಅತವಾಡ ಅಗಸಗೆ ರಸ್ತೆ 8.00 
43 | ಗುತ್ತಿ ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 
44 | ಕಡೋಲಿ ಹಂದಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ 6.00 

ಒಟ್ಟು | 187.78 

ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು 

45 | ಬರಗಾಂವ ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಗಡಿವರೆಗೆ 11.20 
46 | ಬಿಜಗರ್ಣಿ ಕಾಪೋಲಿ ಕಮತಗಿ ರಸ್ತೆ 16.20 
47 | ಕಸಬಾ ನಂದಗಡ-ಸಗರೆ ಬುತ್ತೇವಾಡು ಬೀಡಿ ರಸ್ತೆ 9.30 
48 | ಬಾಕನೂರ ಗೋಲ್ಕಾಳಿ ರಸ್ತೆ 7.00 
49 | ಬಿದರಭಾವಿ ತೋಪಿನಕಟ್ಟಿ ಲೋಕೋಳಿ ಲಕ್ಕೆಬೈಲ ಕಮಸಿನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 13.00 
50 | ಕಾಪೋಲಿ ಶಿವಟಾನ ಕೊಡಗೈದಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಗೋವಾ ರಾಹೆ-54 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 11.40 
51 | ತಾವರಗಟ್ಟಿ ಪಾಟೋಳಿ ರಸ್ತೆ 6.80 
52 | ನಾಗೋಡ್ರಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
53 | ಖಾನಾಪುರ ಅಸೋಗಾ ರಸ್ತೆ 5.40 
54 | ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-54 ರಿಂದ ಬೈಲೂರ ಮೂಲಕ ದೇವಾಚಿಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 10.20 
55 |ರಾ.ಹೆ.4 ರಿಂದ ಇದ್ದಲಹೊಂಡ ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ. 6.00 
56 | ಬಾಂಬುರ್ಡಾ ಮಾಳವಾಡ ಗೋಟಗಾಳಿ ರಸ್ತೆ. 7.00 
57 | ಜತ್‌ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾಹೆ-31 ರಿಂದ ನೀಲಾವಡೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. 6.00 

ಒಟ್ಟು | 112.50 

ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 

58 | ಮುನವಳ್ಳಿ-ಸೊಪಡ್ಡ-ಸತ್ತಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 25.00 
59 | ಸತ್ತಿಗೇರಿ- ಮುಗಳಿಹಾಳ-ದಾಸನಾಳ ರಸ್ತೆ 18.00 
60 | ಸತ್ತಿಗೇರಿ-ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ರಸ್ತೆ 9.00 
61 | ಮಬನೂರ-ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ-ತಲ್ಲೂರ-ಆಲದಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 21.00 
62 | ಯರಗಣವಿ-ಮಾಡಮಗೇರಿ-ಶಿವಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 7.00 
63 | ಸಿಂದೋಗಿ-ಹಳ್ಳೂರ-ಬಂಡಾರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 8.00 
64 | ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ-ಗೋರಬಾಳ-ಬಸಿಡೋಣಿ-ಶಿರಸಂಗಿ ರಸ್ತೆ 9.50 
65 | ಸವದತ್ತಿ-ಸಂಗ್ರೇಸಕೊಪ್ಪ-(ಮಾಮನಿ ಕೆರೆ) ರಸ್ತೆ 16.00 
66 | ಬೆಟಸೂರ-ದಡೇರಕೊಪ್ಪ-ಹಿರೇಕುಂಬಿ ರಸ್ತೆ 21.00 
67 | ಉಗರಗೋಳ-ಹರ್ಲಾಪೂರ-ಹೂಲಿ ರಸ್ತೆ 7.00 











































































































೩೩೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
68 | ನುಗ್ಗಾನಟ್ಟಿ-ಬೂದಿಗೊಪ್ಪ-ಯರರುರ್ವಿ-ಬೋಳಕಡಬಿ ರಸ್ತೆ 14.60 
69 | ಸವದತ್ತಿ-ಹಂಚಿನಾಳ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಸಗಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 2.50 
70 | ಹಿರೇಉಳ್ಳಿಗೇರಿ-ಚಿಕ್ಕಉಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 4.00 
71 | ಬೆಟಸೂರ-ಗುಮಗೋಳ ರಸ್ತೆ 5.00 
72 ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರಿಂದ ಗೋರಬಾಳ ರಸ್ತೆ 7.00 
73 | ಮಾಡಮಗೇರಿ-ಕಚಗಲ್‌-ಯರರುರ್ವಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
74 | ಅಕ್ಕಿಸಾಗರ-ಮುಗಳಿಹಾಳ-ಮೆಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
75 | ಹಂಚಿನಾಳ-ಚುಳಕಿ ರಸ್ತೆ 8.00 
76 | ಸಂಗೇಸಕೊಪ್ಪ-ಕರಿಕಟ್ಟಿ-ಅಸುಂಡಿ-ಸಿಂಗಾರಗೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 19.00 
77 | ಅಸುಂಡಿ-ಹಿಟ್ಟಣಗಿ-ಸುತಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 9.00 
78 | ಕುಟರನಟ್ಟಿ-ಚಿಕ್ಕಬೂದನೂರ-ಚಚಡಿ-ವನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ 20.00 
79 | ಇಂಚಲ-ಗೊಂತಮಾರ-ಚಚಡಿ ರಸ್ತೆ 8.00 
80 | ಕಾರಿಮನಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ ಟೆಂಪಲ್‌ ರಸ್ತೆ 3.00 
81 | ರುದ್ರಾಪೂರ-ರುದ್ರಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ 5.00 
82 | ತೆನ್ನಿಕೊಳ್ಳ-ಮಳಗಲಿ-ಯರರುರ್ವಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
83 | ಹಲಕಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮುರಗೋಡ ರಸ್ತೆ 4.00 
84 | ಹಿರೇಬೂದನೂರ- ಚಚಡಿ ರಸ್ತೆ 7.50 
85 | ಹೊಸೂರ-ಸೊಗಲ ರಸ್ತೆ 6.00 
86 | ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ-ಅನಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ 11.00 

ಒಟ್ಟು | 309.10 

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 

87 ಎನ್‌.ಎಚ್‌-4-ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ-ಕೋಟಬಾಗಿ-ಕಲಭಾಂವಿ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-140 ರಸ್ತೆ 12.00 
88 ಜಮಳೂರ-ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ-ಕಲಭಾಂವಿ-ಕಡತನಾಳ ರಸ್ತೆ 8.00 
89 | ಮಾಚಿ-ಕುಲವಳ್ಳಿ-ಗಂಗ್ಯಾನಟ್ಟಿ-ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ 7.50 
90 | ಕಿತ್ತೂರ-ಹೊನ್ನಾಪೂರ-ಕುಲವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ 6.5 
91 | ಕಿತ್ತೂರ-ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 7.00 
92 | ಕಿತ್ತೂರ-ಬಸ್ಸಾಪೂರ-ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ-ಉಗರಕೋಡ ಎನ್‌.ಎಚ್‌-4 ರಸ್ತೆ 6.20 
93 | ಅವರಾದಿ-ಶಿವನೂರ-ನಿಚ್ಚಣಕಿ ಎನ್‌.ಎಚ್‌-4 ರಸ್ತೆ 5.00 
94 | ಕಿತ್ತೂರ ದಿಂದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ 4.00 
95 | ಬಸರಕೋಡ-ದೇಗಾಂವ-ದೇಗುಲೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 4.00 
96 | ಉಗರಕೋಡ-ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ-ಹುಣಶೀಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 10.0 


































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೩೫ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
97 | ವಣ್ಣೂರ- ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-31 ಮಾರ್ಗ ಸುನಕುಂಪಿ -ಮಾಸ್ತಮರಡಿ-ಗಜಮನಾಳ ಹನಬರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 14.00 
98 | ಸಂಪಗಾಂವ-ಎಮ್‌.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟಹಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌. 10.60 
99 | ನೇಸರಗಿ-ಸೊಮನಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇಕಲಮರ್ಡಿ ರಸ್ತೆ 8.50 
100 | ಕಲ್ಲೂರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-31ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲೂರ 3.00 
101 | ಸಂಪಗಾಂವ-ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮಾರ್ಗ ಚಿವಟಗುಂಡಿ-ಬೈಲವಾಡ, ಬೈಲವಾಡ ವರ್ತಿ 8.30 
102 | ದೇಶನೂರ-ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 6.50 
103 | ರಾಹೆ-31 ರಿಂದ ಗದ್ದಿಕರವಿನಕೊಪ್ಪ ಎ೦.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 7.00 
104 | ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.138 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.31 ವ್ಹಾಯಾ ಲಕ್ಕುಂಡಿ-ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ 7.50 
105 | ಬೆಳವಡಿ-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ 8.10 
106 | ಬುಡರಕಟ್ಟಿ-ದೊಡವಾಡ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ-ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ 11.50 
107 | ಖೋದಾನಪೂರ-ಖಾನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಡಸಗಟ್ಟಿ 9.00 
108 | ಸಂಪಗಾಂವ-ಬೈಲಹೊಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾಗನೂರ ಚಿವಟಗುಂಡಿ ಬೈಲವಾಡ, ಬೈಲವಾಡ 7.60 

ವರ್ತಿ 
109 | ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಬಿ ದಿಂದ ಎಸ.ಎಚ್‌.73 ಕ್ರಾಸ ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ದಸಮುದ್ರ 6.50 
110 | ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪ-ನೇಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ 6.50 
111 | ದೊಡವಾಡ-ಸುತಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 4.00 
112 | ವಕ್ಕುಂದ-ಹೊಸೂರ ಮಾರ್ಗ ಕರವಿನಕೊಪ್ಪ- ಇಂಗಳಗಿ 4.00 
113 | ದೇವಲಾಪೂರ ದಿಂದ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.31 ಕ್ರಾಸ್‌ 3.00 
ಒಟ್ಟು | 195.80 
ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
114 | ಚನ್ನಪೂರ ನಂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 4.50 
115 | ಮುಳ್ಳೂರ ಮುದೇನಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ. 7.70 
116 | ಎಮ್‌.ಚಂದರಗಿ ಗುದಗೊಪ್ಪದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. 4.90 
117 | ಬಟಕುರ್ಕಿ ನಂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 7.00 
118 | ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಉಡಚಮ್ಮನಗರ ರಸ್ತೆ. 6.00 
119 | ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಕುನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ 6.00 
120 | ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ.55 ರಿಂದ ಕುನ್ನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 
121 | ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.139 ರಿಂದ ಹಣಮಸಾಗರ ಚುಂಚನೂರ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ. 10.60 
122 | ರಾಮಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಧಾಡಿಭಾಂವಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ. 4.80 
123 | ನಾಗನೂರದಿಂದ ನಾಗನೂರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ 4.30 
124 | ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ ಕಿತ್ತೂರ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 6.20 

















೩೩೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
























































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
125 | ಎಸ್‌. ಎಚ್‌.34 ರಿಂದ ಚನ್ನಪೂರ ಎಲ್‌ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ. 4.50 
126 | ಹೊಸಕೇರಿ ಬೆನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ 5.60 
127 | ಹಲಗತ್ತಿ ಮೂಲಂಗಿ ಹಿರೇತಡಸಿ ರಸ್ತೆ 13.60 
128 | ಮುದೇನೂರ ಸಾಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 14.16 
129 | ಕಲಹಾಳ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 4.20 
130 | ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಹುಲಕುಂದ ರಸ್ತೆ 14.75 
131 |ಕೆ. ಚಂದರಗಿ ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆ 7.34 
132 | ಬಟಕುರ್ಕಿ ತಾಂಡಾ ನಾಗನೂರ ತಾಂಡಾ ದಾಡಿಭಾವಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ 12.98 
133 | ಕೆ.ಜುನೀಪೇಟ ಗೋಣಗನೂರ ಬಸರಗಿ ರಸ್ತೆ 7.80 
134 | ರಾಮದುರ್ಗ ಬೋಚಬಾಳ ರಸ್ತೆ 18.48 
135 | ಮುದೇನೂರ ಹಣಮಾಪೂರ ಉಮತಾರ ರಸ್ತೆ 11.05 
136 | ಆನೇಗುದ್ದಿ ಹಣಮಾಪೂರ ಚನ್ನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 11.22 
137 | ಎಂ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಕಲ್ಮಡ ಅನೆಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ 9.24 

ಒಟ್ಟು 201.92 





ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 488 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 21ನೇ ನವೆಂಬರ್‌ 2008 

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ, ಖಾನಾಪೂರ, ಸವದತ್ತಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹಾಗೂ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಒಟ್ಟು 
1,071.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 137 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 















































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
I. ವಡಗಾಂವ ದಾಮಣೆ ರಸ್ತೆ 5.00 
2. ಯಳ್ಳೂರ ಅವಚಾರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 5.50 
3. ಖಾದರ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.00 
4. ಬೊಮ್ಮನವಾಡಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.50 
ಬ ಕೆ.ಕೆ.ಕೂಪ್ಪ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 6.40 
6. ಬೆಳಗುಂದಿ ಬಿಜಗರ್ಣಿ ಬೆಳವಟ್ಟಿ ಬಡಸ ರಸ್ತೆ 10.30 
7. ಬಡಸ ಬಾಕನೂರ ರಸ್ತೆ 4.00 
8. ಜಾನೇವಾಡಿ ಕರ್ಲೆ ರಸ್ತೆ 4.00 
9. ಸಾವಗಾಂವ ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ 4.60 


































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೩೭ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 

10. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಂಡೋಳಿ ಹಂಗರಗಾ ರಸ್ತೆ 5.50 
1], ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ 8.00 
12. ಮಾರಿಹಾಳದಿಂದ ಸುಳೆಭಾವಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ರಸ್ತೆ 5.00 
13. ಕುದ್ರೆಮನಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 3.00 
14. ಕಲ್ಲೇಹೋಳಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.50 
15. ಅತವಾಡ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.00 
16, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಸಾವಗಾಂವ ಮಂ೦ಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
17. ಸಾವಗೆ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 4.00 
18, ಬಿಜಗರ್ಣಿ ಕಾವಳೇವಾಡಿ ಕಾರ್ಲೆ ರಸ್ತೆ 5.80 
19. ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ ಹಲಗಿಮರ್ಡಿ ರಸ್ತೆ 10.50 
20. ಕಿಣಿಯಾ ವಾಘವಾಡೆ ದೇಸೂರು ರಸ್ತೆ 11.78 
21, ಶಿಂದೋಳಿ ಮುತಗಾ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ರಸ್ತೆ 7.30 
22. | ಬಸ್ಸಾಪೂರ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 1.20 
23. | ಯಳ್ಳೂರ ದಿಂದ ಸುಳಗಾ ರಸ್ತೆ 1.40 
24. | ದೇಸೂರು ಗಟ್ಟಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
25. ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಹುಲಿಕವಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
26. | ಕುಕಡೊಳ್ಳಿ ಪಾರಿಶ್ವಾಡ ರಸ್ತೆ 2.00 
27. | ಅವಚಾರಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಯರಮೇಲ ರಸ್ತೆ 1.20 
28. | ಕುಟಿಲವಾಡಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.00 
29. | ಅಂಕಲಗಿ ದಿಂದ ನಾಗೇರಗಾಳ ರಸ್ತೆ 2.60 
30. | ಮಾರಿಹಾಳ ತುಮ್ಮರುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
31. ಹಲಗಾ ಬಸ್ತವಾಡ ರಸ್ತೆ 2.50 
32. | ಹಿಂಡಲಗಾ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 1.70 
33. ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಸುಳಗಾ ರಸ್ತೆ 2.00 
34. ಬೊಮ್ಮನವಾಡಿ ಕುಟಿಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
35. | ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 3.00 
36. ಕೆಕೆ. ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ದೇಸೂರ-ಅಂಕಲಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾಗೇರಹಾಳ-ನಾಗೇನಟ್ಟಿ 7.00 
37. ಬೊಂಬರಗಾ ಕಟ್ಟನಭಾವಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
38. | ಗೌಂಡವಾಡ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 2.00 
39. ಕಾಕತ ಗೌಂಡವಾಡ ರಸ್ತೆ 3.00 
40. | ಹುದಲಿ ರಾಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 3.00 

















೩೩೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 








































































































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
41. ಪಂಗೋತಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ 3.00 
42. | ಅತವಾಡ ಅಗಸಗೆ ರಸ್ತೆ 8.00 
43. (ಗುತ್ತಿ ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 
44. | ಕಡೋಲಿ ಹಂದಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ 6.00 

ಒಟ್ಟು | 187.78 

ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು 

45. ಬರಗಾಂವ ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಗಡಿವರೆಗೆ 11.20 
46. | ಬಿಜಗರ್ಣಿ ಕಾಪೋಲಿ ಕಮತಗಿ ರಸ್ತೆ 16.20 
47. ಕಸಬಾ ನಂದಗಡ-ಸಗರೆ ಬುತ್ತೇವಾಡು ಬೀಡಿ ರಸ್ತೆ 9.30 
48. | ಬಾಕನೂರ ಗೋಲ್ಕಾಳಿ ರಸ್ತೆ 7.00 
49. ಬಿದರಭಾವಿ ತೋಪಿನಕಟ್ಟಿ ಲೋಕೋಳಿ ಲಕ್ಕೆಬೈಲ ಕಮಸಿನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 13.00 
50. ಕಾಪೋಲಿ ಶಿವಟಾನ ಕೊಡಗೈದಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಗೋವಾ ರಾಹೆ-54 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 11.40 
51. ತಾವರಗಟ್ಟಿ ಪಾಟೋಳಿ ರಸ್ತೆ 6.80 
52. | ನಾಗೋಡ್ರಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
53. ಖಾನಾಪುರ ಅಸೋಗಾ ರಸ್ತೆ 5.40 
54. | ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-54 ರಿಂದ ಬೈಲೂರ ಮೂಲಕ ದೇವಾಚಿಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 10.20 
55, ರಾ.ಹೆ.4 ರಿಂದ ಇದ್ದಲಹೊಂಡ ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ. 6.00 
56. ಬಾಂಬುರ್ಡಾ ಮಾಳವಾಡ ಗೋಟಗಾಳಿ ರಸ್ತೆ. 7.00 
೨7 ಜತ್‌ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾಹೆ-31 ರಿಂದ ನೀಲಾವಡೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. 6.00 

ಒಟ್ಟು 112.50 

ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 

58. | ಮುನವಳ್ಳಿ-ಸೊಪಡ್ಡ-ಸತ್ತಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 25.00 
59. |ಸತ್ತಿಗೇರಿ- ಮುಗಳಿಹಾಳ-ದಾಸನಾಳ ರಸ್ತೆ 18.00 
60. | ಸತ್ತಿಗೇರಿ-ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ರಸ್ತೆ 9.00 
61, ಮಬನೂರ-ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ-ತಲ್ಲೂರ-ಆಲದಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 21.00 
62. | ಯರಗಣವಿ-ಮಾಡಮಗೇರಿ-ಶಿವಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 7.00 
63. ಸಿಂದೋಗಿ-ಹಳ್ಳೂರ-ಬಂಡಾರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 8.00 
64. | ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ-ಗೋರಬಾಳ-ಬಸಿಡೋಣಿ-ಶಿರಸಂಗಿ ರಸ್ತೆ 9.50 
65. | ಸವದತ್ತಿ-ಸಂಗ್ರೇಸಕೊಪ್ಪ-(ಮಾಮನಿ ಕೆರೆ) ರಸ್ತೆ 16.00 
66. | ಬೆಟಸೂರ-ದಡೇರಕೊಪ್ಪ-ಹಿರೇಕುಂಬಿ ರಸ್ತೆ 21.00 
67. | ಉಗರಗೋಳ-ಹರ್ಲಾಪೂರ-ಹೂಲಿ ರಸ್ತೆ 7.00 





































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೩೯ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 

68 ನುಗ್ಗಾನಟ್ಟ-ಬೂದಿಗೊಪ್ಪ-ಯರರುರ್ವಿ-ಬೋಳಕಡಬಿ ರಸ್ತೆ 14.60 
69. | ಸವದತ್ತಿ-ಹಂಚಿನಾಳ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯಿ೦ದ ಪರಸಗಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 2.50 
70. ಹಿರೇಉಳ್ಳಿಗೇರಿ-ಚಿಕ್ಕಉಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 4.00 
71. ಬೆಟಸೂರ-ಗುಮಗೋಳ ರಸ್ತೆ 5.00 
72. ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರಿಂದ ಗೋರಬಾಳ ರಸ್ತೆ 7.00 
73. | ಮಾಡಮಗೇರಿ-ಕಚಗಲ್‌-ಯರರುರ್ವಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
74. | ಅಕ್ಕಿಸಾಗರ-ಮುಗಳಿಹಾಳ-ಮೆಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
75. | ಹಂಚಿನಾಳ-ಚುಳಕಿ ರಸ್ತೆ 8.00 
76. | ಸಂಗೇಸಕೊಪ್ಪ-ಕರಿಕಟ್ಟಿ-ಅಸುಂಡಿ-ಸಿಂಗಾರಗೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 19.00 
77. ಅಸುಂಡಿ-ಹಿಟ್ಟಣಗಿ-ಸುತಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 9.00 
78. | ಕುಟರನಟ್ಟಿ-ಚಿಕ್ಕಬೂದನೂರ-ಚಚಡಿ-ವನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ 20.00 
79. ಇಂಚಲ-ಗೊಂತಮಾರ-ಚಚಡಿ ರಸ್ತೆ 8.00 
80. ಕಾರಿಮನಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ ಟೆಂಪಲ್‌ ರಸ್ತೆ 3.00 
81. ರುದ್ರಾಪೂರ-ರುದ್ರಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ 5.00 
82. ತೆನ್ನಿಕೊಳ್ಳ-ಮಳಗಲಿ-ಯರರುರ್ವಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
83. ಹಲಕಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮುರಗೋಡ ರಸ್ತೆ 4.00 
84. ಹಿರೇಬೂದನೂರ- ಚಚಡಿ ರಸ್ತೆ 7.50 
85. | ಹೊಸೂರ-ಸೊಗಲ ರಸ್ತೆ 6.00 
86. | ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ-ಅನಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ 11.00 
ಒಟ್ಟು | 309.10 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 
87. ಎನ್‌.ಎಚ್‌-4-ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ-ಕೋಟಬಾಗಿ-ಕಲಭಾಂವಿ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-140 ರಸ್ತೆ 12.00 
88. ಜಮಳೂರ-ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ-ಕಲಭಾಂವಿ-ಕಡತನಾಳ ರಸ್ತೆ 8.00 
89. | ಮಾಚಿ-ಕುಲವಳ್ಳಿ-ಗಂಗ್ಯಾನಟ್ಟ-ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ 7.50 
90. | ಕಿತ್ತೂರ-ಹೊನ್ನಾಪೂರ-ಕುಲವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ 6.5 
91. ಕಿತ್ತೂರ-ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 7.00 
92. | ಕಿತ್ತೂರ-ಬಸ್ಸಾಪೂರ-ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ-ಉಗರಕೋಡ ಎನ್‌.ಎಚ್‌-4 ರಸ್ತೆ 6.20 
93. ಅವರಾದಿ-ಶಿವನೂರ-ನಿಚ್ಚಣಕಿ ಎನ್‌.ಎಚ್‌-4 ರಸ್ತೆ 5.00 
94. ಕಿತ್ತೂರ ದಿಂದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ 4.00 
95. ಬಸರಕೋಡ-ದೇಗಾಂವ-ದೇಗುಲೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 4.00 
96. | ಉಗರಕೋಡ-ಹಾೂಲಿಕಟ್ಟಿ-ಹುಣಶೀಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 10.0 











































































































೩೪೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 

97. ವಣ್ಣೂರ- ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-31 ಮಾರ್ಗ ಸುನಕುಂಪಿ -ಮಾಸ್ತಮರಡಿ-ಗಜಮನಾಳ ಹನಬರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 14.00 
98. ಸಂಪಗಾಂವ-ಎಮ್‌.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌. 10.60 
99. | ನೇಸರಗಿ-ಸೊಮನಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇಕಲಮರ್ಡಿ ರಸ್ತೆ 8.50 
100. | ಕಲ್ಲೂರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-31ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲೂರ 3.00 
101. | ಸಂಪಗಾಂವ-ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮಾರ್ಗ ಚಿವಟಗುಂಡಿ-ಬೈಲವಾಡ, ಬೈಲವಾಡ ವರ್ತಿ 8.30 
102. | ದೇಶನೂರ-ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 6.50 
103. | ರಾಹೆ-31 ರಿಂದ ಗದ್ದಿಕರವಿನಕೊಪ್ಪ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 7.00 
104. | ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.138 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.31 ವ್ಹಾಯಾ ಲಕ್ಕುಂಡಿ-ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ 7.50 
105. | ಬೆಳವಡಿ-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ 8.10 
106. | ಬುಡರಕಟ್ಟಿ-ದೊಡವಾಡ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ-ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ 11.50 
107. | ಖೋದಾನಪೂರ-ಖಾನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಡಸಗಟ್ಟಿ 9.00 
108. | ಸಂಪಗಾಂವ-ಬೈಲಹೊಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾಗನೂರ ಚಿವಟಗುಂಡಿ ಬೈಲವಾಡ, ಬೈಲವಾಡ 7.60 
ವರ್ತಿ 

109. | ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಬಿ ದಿಂದ ಎಸ.ಎಚ್‌.73 ಕ್ರಾಸ ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ದಸಮುದ 6.50 
110. | ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪ-ನೇಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ 6.50 
111. | ದೊಡವಾಡ-ಸುತಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 4.00 
112. | ವಕ್ಕುಂದ-ಹೊಸೂರ ಮಾರ್ಗ ಕರವಿನಕೊಪ್ಪ- ಇಂಗಳಗಿ 4.00 
1133. | ದೇವಲಾಪೂರ ದಿಂದ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.31 ಕ್ರಾಸ್‌ 3.00 

ಒಟ್ಟು | 195.80 

ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 

114. | ಚನ್ನಪೂರ ನಂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 4.50 
115. | ಮುಳ್ಳೂರ ಮುದೇನಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ. 7.70 
116. | ಎಮ್‌.ಚಂದರಗಿ ಗುದಗೊಪ್ಪದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. 4.90 
117. | ಬಟಕುರ್ಕಿ ನಂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 7.00 
118. ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಉಡಚಮ್ಮನಗರ ರಸ್ತೆ. 6.00 
119. | ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟ ಕುನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ 6.00 
120. | ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ.55 ರಿಂದ ಕುನ್ನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 
121. | ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.139 ರಿಂದ ಹಣಮಸಾಗರ ಚುಂಚನೂರ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ. 10.60 
122. | ರಾಮಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಧಾಡಿಭಾಂವಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ. 4.80 
123. | ನಾಗನೂರದಿಂದ ನಾಗನೂರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ 4.30 
124. | ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ ಕಿತ್ತೂರ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 6.20 










































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೪೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
125. | ಎಸ್‌. ಎಚ್‌.34 ರಿಂದ ಚನ್ನಪೂರ ಎಲ್‌ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ. 4.50 
126. | ಹೊಸಕೇರಿ ಬೆನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ 5.60 
127. | ಹಲಗತ್ತಿ ಮೂಲಂಗಿ ಹಿರೇತಡಸಿ ರಸ್ತೆ 13.60 
128. | ಮುದೇನೂರ ಸಾಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 14.16 
129. | ಕಲಹಾಳ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 4.20 
130. | ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಹುಲಕುಂದ ರಸ್ತೆ 14.75 
131. [ಕೆ.ಚಂದರಗಿ ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆ 7.34 
132. | ಬಟಕುರ್ಕಿ ತಾಂಡಾ ನಾಗನೂರ ತಾಂಡಾ ದಾಡಿಭಾವಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ 12.98 
133. | ಹೆ.ಜುನೀಪೇಟ ಗೋಣಗನೂರ ಬಸರಗಿ ರಸ್ತೆ 7.80 
134. | ರಾಮದುರ್ಗ ಬೋಚಬಾಳ ರಸ್ತೆ 18.48 
135. | ಮುದೇನೂರ ಹಣಮಾಪೂರ ಉಮತಾರ ರಸ್ತೆ 11.05 
136. | ಆನೇಗುದ್ದಿ ಹಣಮಾಪೂರ ಚನ್ನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 11.22 
137. | ಎಂ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಕಲ್ಮಡ ಅನೆಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ 9.24 
ಒಟ್ಟು | 201.92 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌.165 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬ೦ದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 
ವಿಷಯ: 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಮುಇಂ/ಸಂಕದ/ಸಾಕೋ/ಸಇಂ3/2008-09, ದಿನಾಂಕ: 15-12-2008. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 6(ಆರು) ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 























ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 

ಸಂ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

1 | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಗೂರು ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಸೂಳಗೊಡು ರಸ್ತೆ 50.00 
0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

2 | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರ್‌ ರಸ್ತೆಯ 85.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 90.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 50.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಗುಡುಳರೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲಪುರದವರೆಗೆ) 





೩೪೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 


























ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 

ಸಂ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

3 | ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಮಾಲ್‌ಧಾರೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 

4 | ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟ ಘಟ್ಟದಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 

5 (ಮಡಿಕೇರಿ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ನಾಲ್ಡ್ದಾಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 

6 ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ-ಬೀರುಗ-ಕುರ್ಚಿ-ಇರ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 80.00 
9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 





ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 724 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 16ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಕ೦ಡ 6(ಆರು) ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


























ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 

ಸಂ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

1 | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಗೂರು ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಸೂಳಗೊಡು ರಸ್ತೆ 50.00 
0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

2 | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರ್‌ ರಸ್ತೆಯ 85.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 90.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 50.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಗುಡುಳರೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲಪುರದವರೆಗೆ) 

3 | ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಮಾಲ್‌ಧಾರೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 

4 | ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟ ಘಟ್ಟದಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 

5 (ಮಡಿಕೇರಿ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ನಾಲ್ಡಾಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 

6 ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ-ಬೀರುಗ-ಕುರ್ಚಿ-ಇರ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 80.00 
9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 














ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

2) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

3) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 

4) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

5) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌.170 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೪೩ 


ವಿಷಯ: 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಮುಇಂ/ಸಂಕದ/ರಶಾ/ಸಇಂ2/2008-09, ದಿನಾ೦ಕ: 15-12-2008. 





ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 6 ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


























ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸಂ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1. ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಗಾರು ಕಲ್ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 11.00 ಕಿ.ಮೀ 50.00 
2. | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 
3. | ಕಡೂರು-ಮರವಂಜಿ 25.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 35.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 50.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶೃಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 500.00 
5. | ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎನ್‌.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರಂಬಾಪುರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ) 200.00 
20.00 ಕಿ.ಮೀ 
6. | ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಮಾಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 11.00 ಕಿ.ಮೀ 100.00 














ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 726 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 16ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 6 ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


























ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸಂ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 |ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಗಾರು ಕಲ್ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 11.00 ಕಿ.ಮೀ 50.00 
2. | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 
3. | ಕಡೂರು-ಮರವಂಜಿ 25.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 35.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 50.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶೃಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 500.00 
5. | ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎನ್‌.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ರಂಬಾಪುರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ) 200.00 
20.00 ಕಿ.ಮೀ 
6. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಮಾಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 11.00 ಕಿ.ಮೀ 100.00 














೩೪೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 


ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

(1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

(2) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

(3) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅ೦ದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 

(4) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

(5) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 





ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌.172 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: ಬೆ೦ಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಮುಇಂ/ಸಂಕದ/ಮೇಘ।/ಕಿಇಂ/ಬೆ೦.ಉ.ತಾ/1 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು/2008-09, 
ದಿನಾಂಕ: 13-11-2008. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 11 (ಹನ್ನೊಂದು) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 











ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 

ಸಂ ತ ಗಳಲ್ಲಿ 

1 |ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾತಾ ಸಿರೇಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹನಿಯೂರು ಸೇರುವ 6.20 
ರಸ್ತೆ 

2 | ರಾಜಾನುಕುಂಟೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ಮಾವಳ್ಳಿಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 7.70 


ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 














3 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಈಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಶಿವಕೋಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 11.40 
ಸೇರುವುದು 

4 | ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿ೦ದ ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕೋಟಿಗೆ ಮಧುಗಿರಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 7.40 

5 | ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಟಿ.ವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-39ಕ್ಕೆ ಗುಣಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಳತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 2.73 
ಕೆಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವುದು 

6 | ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿದ್ದೇಹಳ್ಳಿ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 20.20 














ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 





ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೪೫ 





ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
7 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಿಂದ ಬಿಎಂಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-85ಕ್ಕೆ) ಚಿಕ್ಕಬಿದರಕಲ್ಲು 9.00 


ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗೊಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಜೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


8 |ರಾಷ್ಟಿ ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಿಂದ ಆಲೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋವಿಂದಪುರ ಬಿಳಿಜಾಜಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 14.00 
ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಸೇರುವುದು 














9 | ಬೆ೦ಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕಳಿಯಿಂದ ಯಡಾಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 8.40 

10 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಿಂದ ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ಕೆಯಿ೦ದ ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ 9.00 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 

11 | ಬಿಎಂಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ(ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-85)ರಿ೦ದ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಗೆ ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಬೈ೦ಡನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ 8.80 


ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 

















ಒಟ್ಟು 107.85 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 516 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 6ನೇ ಜನವರಿ 2009 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು 107.85 ಕಿ.ಮೀ 
ಉದ್ದದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 11(ಹನ್ನೊಂದು) ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 












































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 

ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 

1. | ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾತಾ ಸಿರೇಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹನಿಯೂರು ಸೇರುವ 6.20 
ರ್ತ 

2. | ರಾಜಾನುಕುಂಟೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ಮಾವಳ್ಳಿಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 7.70 
ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 

3. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಈಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಶಿವಕೋಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 11.40 
ಸೇರುವುದು 

4. | ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿ೦ದ ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕೋಟಗೆ ಮಧುಗಿರಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 7.40 

5. | ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಟಿ.ವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-39ಕ್ಕೆ ಗುಣಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಳತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 5,75 
ಕೆಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವುದು 

6. | ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿದ್ದೇಹಳ್ಳಿ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 20.20 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 

7. | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಿಂದ ಬಿಎಂಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-85ಕ್ಕೆ) ಚಿಕ್ಕಬಿದರಕಲ್ಲು 9.00 
ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗೊಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಜೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 

8. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಿಂದ ಆಲೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋವಿಂದಪುರ ಬಿಳಿಜಾಜಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 14.00 
ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಸೇರುವುದು 





೩೪೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 




















ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
9. | ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕಳಿಯಿಂದ ಯಡಾಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 8.40 
10. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಿಂದ ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ಕೆಯಿ೦ದ ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ 9.00 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 
1. | ಬಿಎಂಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ(ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-85)ರಿ೦ದ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಗೆ ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಬೈಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ 8.80 
ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 
ಒಟ್ಟು 107.85 











ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 309 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಉತ್ತರ). ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಿಬಿಎನ್‌/ಹೈಲ್ಯಸೆ/ಕ.ಸಂ.7/2/ಶಾಸಮ/ಗ್ರಾರಮೇ/ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ/  08-09/05243, ದಿನಾಂಕ: 
22-8-2008. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ ಇವರು 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ 


ನಿಡಗೋಡ ಹೆಗ್ಗೋಡಮನೆ ಹೂಕಾರ ಹುಣಸೇಕೈ ಬೆಳಸಲಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ 12.00 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 736 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 6ನೇ ಜನವರಿ 2009 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 






































ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಡಗೋಡ ಹೆಗ್ಗೋಡಮನೆ ಹೂಕಾರ ಹುಣಸೇಕೆ ಬೆಳಸಲಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ 12.00 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 310 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೪೭ 





ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ಹತ್ತು(10) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್‌ ಬೆ೦ಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಇವರ ನಡವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಉ.ಶಿ.ಸ/659/ 08, ದಿನಾಂಕ: 
25-11-2008. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹತ್ತು(10) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 





ಪಾಲಿಕೆಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 









































ಕ್ರ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರಗಳು ಉದ್ದ 
ಸಂ (ಕಿ.ಮೀ) 
1 | ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿಯ ರಾಜುಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆ 9.00 
2 | ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿಯಿಂದ ಗುಂಜೂರ ಕೆರೆಯ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 4.00 
3 | ವರ್ತೂರಿನಿಂದ ಮಧುರಾನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ 3.50 
4 | ವರ್ತೂರಿನಿಂದ ಬಳಗೆರೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 2.50 
5 | ಗಂಜೂರುನಿಂದ ಪಣತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ 3.00 
6 | ಬಳಗೆರೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ, ಪಣತ್ತೂರು, ಕಾಡಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಕರಿಯಮ್ಮನ ಅಗ್ರಹಾರ ರಸ್ತೆ 7.00 
7 | ಹೋಫ್‌ ಫಾರಂನಿಂದ ಚನ್ನಸ೦ದ್ರ ರಾಜಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ 2.20 
8 | ಚನ್ನಸಂದ್ರ ದಿಂದ ಹೂಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ 11.00 
9 | ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರದಿ೦ದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ, ವಿಜ್ಞಾನನಗರದ ಮೂಲಕ ಏರಪೋರ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 7.00 
10 | ದೇವಸಂದ್ರದಿಂದ ಹೂಡಿ ರೈಲ್ವೇಗೇಟ್‌ ವರೆಗೆ 2.00 
ಒಟ್ಟು 51.20 











ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 768 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 6ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2009 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹತ್ತು(10) ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
































ಕ್ರ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರಗಳು ಉದ್ದ 
ಸಂ (ಕಿ.ಮೀ) 
1 ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿಯ ರಾಜುಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆ 9.00 
2. | ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿಯಿಂದ ಗುಂಜೂರ ಕೆರೆಯ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 4.00 
3. | ವರ್ತೂರಿನಿಂದ ಮಧುರಾನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ 3.50 
4. | ವರ್ತೂರಿನಿಂದ ಬಳಗೆರೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 2.50 
5. | ಗಂಜೂರುನಿಂದ ಪಣತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ 3.00 
6. | ಬಳೆಗೆರೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ, ಪಣತ್ತೂರು, ಕಾಡಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಕರಿಯಮ್ಮನ ಅಗ್ರಹಾರ ರಸ್ತೆ 7.00 
7. | ಹೋಫ್‌ ಫಾರಂನಿಂದ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ರಾಜಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ 2.20 











೩೪೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





























ಕ್ರ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರಗಳು ಉದ್ದ 
ಸಂ (ಕಿ.ಮೀ) 
8. | ಚನ್ನಸಂದ್ರ ದಿಂದ ಹೂಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ 11.00 
9. | ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರದಿಂದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ, ವಿಜ್ಞಾನನಗರದ ಮೂಲಕ ಏರಪೋರ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 7.00 
10. | ದೇವಸಂದ್ರದಿಂದ ಹೂಡಿ ರೈಲ್ವೇಗೇಟ್‌ ವರೆಗೆ 2.00 
ಒಟ್ಟು 51.20 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 311 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಗಾರ್‌ ಮಾವಿನಗೋಲ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ರೋಡ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಮುಇಂ/ಸಂಕದ/ಸಾಕೋ/ಸಇಂ2/2008--09, ದಿನಾ೦ಕ: 16-12-2008. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ 
ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

















ರಸ್ತೆಯ ಏವರಗಳು ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ) 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಗಾರ್‌ ಮಾವಿನಗೋಲ್‌ ನಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ರೋಡ್‌ 13.00 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 24.00 ರವರೆಗೆ 





ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 723 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 1ನೇ ಜನವರಿ 2009 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ 
ಅವಧಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 














ರಸ್ತೆಯ ವಿವರಗಳು ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ) 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಗಾರ್‌ ಮಾವಿನಗೋಲ್‌ ನಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ರೋಡ್‌ 13.00 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 24.00 ರವರೆಗೆ 








ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 237 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ(ಸಂಪರ್ಕ) 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೪೯ 





ವಿಷಯ: ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಜಾಪುರ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಇಂಡಿ, ಸಿ೦ದಗಿ ಮತ್ತು 
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ; 
ಸಿಬಿಎನ್‌ /ಹೈಲ್ಯಸೆ/ಕ.ಸಂ.7/6/ಶಾಸಮ/ ಗ್ರಾರಮೇ/ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ/ 08-09/06004, ದಿನಾಂಕ: 
12-9-2008. 
2) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಿಬಿಎನ್‌ /ಹೈಲ್ಯಸೆ/ಕ.ಸಂ.7/6/ಶಾಸಮ/ ಗ್ರಾರಮೇ/ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ/ 08-09/07105, ದಿನಾಂಕ: 
15-10-2008. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ ಇವರು 
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಜಾಪುರ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಇಂಡಿ, ಸಿ೦ದಗಿ ಮತ್ತು ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ 
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

































































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 

ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 

1 ಮಸಬಿನಾಳ-ಡೋಣೂರ ರಸ್ತೆ 10.00 

2. | ಕೊಲ್ಲಾರ-ಗರಸಂಗಿ-ರೋಣಿಹಾಳ-ಕೂಪಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218ಕ್ಕೆ ಕೂಡುರಸ್ತೆ 13.00 

3. | ಇಂಗಳೇಶ್ವರ-ರಬಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಶಿರಾಡೋಣ-ಲಿಂಗಸೂರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 7.00 

4. ಡೋಣೂರ-ಇಂಗಳೇಶ್ವರ-ಅರಳಿಚಂಡಿ-ಕರಭ೦ಟ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ 22.00 

5. | ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ತಳೇವಾಡ ರಸ್ತೆ 9.60 

6. | ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ-ಕರಭ೦ಟನಾಳ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-41ನ್ನು ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 7.00 

7. | ಕಣಕಾಲ-ನರಸಲಗಿ-ನಾಗೂರುರಸ್ತೆ 8.00 

ಒಟ್ಟು 76.60 

ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 

8. | ವಿಜಾಪೂರ-ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12 (ವಾಟರ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌) ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 5.00 
ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 

9. ತೊರವಿ-ತೊರವಿ ಎಲ್‌ಟಿ-1,2,3 - ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 8.00 

10. | ವಿಜಾಪೂರ-ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12 (ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ) ನಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ 5.00 
ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗದ ದೇವಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 

1. | ತೋರವಿ-ಲೋಹಗಾಂವ ರಸ್ತೆ 14.00 

12. ವಿಜಾಪೂರ-ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12 (ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ) ದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಲಿಂಕ್‌ ಕೂಡು 1.00 
ರ್ತ 

13. | ಸಾರವಾಡ-ಸಂಗಾಪೂರ-ಬಬಲೇಶ್ವರ-ತಿಗಣಿಬಿದರಿ-ಹೆಬ್ಬಾಳಟ್ಟ-ತೊದಲಬಾಗಿ ರಸ್ತೆ 18.00 































































































೩೫೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
14. | ಕನಮಡಿ-ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಸ್ತೆ 4.00 
15. | ಜುಮನಾಳ-ದದಾಮಟ್ಟಿ-ಸಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ 8.00 
16. | ಮಮದಾಪೂರ-ದೂಡಿಹಾಳ ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಕೈ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 11.00 
17. | ತಿಕೋಟಾ ಕನಮಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-43 ಸೊಮದೇವರಹಟ್ಟ ಹುಬನುರ ಕ್ರಾಸ ರಸ್ತೆ 10.00 
18. | ಗೊಣಸಗಿ-ಕಳ್ಳಕವಟಗಿ-ಸೋಮದೇವರಷಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 8.00 
19. | ಕೋಟ್ಕಾಳ-ದಾಶ್ಕಾಳ ರಸ್ತೆ 4.00 
20. ಬಬಲಾದ-ದೇವರಗೆಣ್ಣೂರ-ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ-ದೇವಾಪುರ-ಮದಗುಣಕಿ-ಶೇಗುಣಸಿ ರಸ್ತೆ 18.00 
21. | ಕಾಖಂಡಗಿ-ದುಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 6.00 
22. | ಶೇಗುಣಸಿ-ಮದಗುಣಕಿ-ಕೊಡಬಾಗಿ-ಮಂಗಳೂರು-ತಾಜಪುರ ರಸ್ತೆ 9.00 
23. | ಕಂಬಾಗಿ-ಕಾತ್ರಾಳ-ಅರ್ಜುಣಗಿ ರಸ್ತೆ 7.00 
24. | ಶೇಗುಣಸಿ-ಕಾಖಂಡಕಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ: ಹರಳಯ್ಯನಗುಂಡ 3.50 
25. | ಬೋಳಚಿಕ್ಕಲಕಿ-ಗುಣದಾಳ ರಸ್ತೆ 3.50 
26. | ಕಾರಜೋಳ-ದೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 4.00 
pi ಸಿದ್ಧನಾಥ-ಕನಮಡಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
28. | ಸೋಮದೇವರಹಟ್ಟಿ-ಮಲಕನದೇವರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
29. | ಮಮದಾಪೂರ-ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬ-ಜೈನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 6.00 
30. | ಮಮದಾಪೂರ-ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ-ಹಂಗರಗಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
31. | ತಿಡಗುಂದಿ-ಮಕನಾಪುರ-ಶಿರನಾಳ ರಸ್ತೆ 8.50 
32. | ಕವಲಗಿ-ಆಹೇರಿ-ಜ೦ಬಗಿ-ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ-ಶಿರಕನಳ್ಳಿ-ತಾಂಬಾ ರಸ್ತೆ 12.00 
33. | ಶಿವಣಗಿ-ಅ೦ಕಲಗಿ-ಆಹೇರಿ ರಸ್ತೆ 13.00 
34. | ಹೊನ್ನುಟಗಿ-ಉಕುಮನಾಳ ರಸ್ತೆ 5.50 
35. | ದ್ಯಾಬೇರಿ-ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
36. | ಬುರಣಾಪೂರ-ಅಲಿಯಾಬಾದ ರಸ್ತೆ 5.00 
37. | ಸಿದ್ಧಾಪೂರ-ಶಿರನಾಳ-ಕನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ 8.00 
38. | ಮಖನಾಪೂರ-ಖನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ 4.00 
39. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಮಿಂಚನಾಳ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್‌-ಮಿ೦ಚನಾಳ ಎಲ್‌ಟಿ-ಅಥರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ 8.50 
40. | ಡೋಮನಾಳ-ಡೋಮನಾಳ ಎಲ್‌ಟಿ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 
41. | ಖನ್ನೂರ-ಖನ್ನೂರ ದರ್ಗಾ-ಸಾವಳಸಂಗ ರಸ್ತೆ 6.00 
42. | ಖನ್ನೂರ-ಮಡಸನಾಳ ರಸ್ತೆ 8.50 
43. ಹೊನ್ನುಟಗಿ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ 3.00 











































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೫೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
44. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಭರಟಗಿ ಎಲ್‌ಟಿ-ಕನ್ನಾಳ ಎಲ್‌ಟಿ-ಕನ್ನಾಳ ದಿಂದ ಗುಣಕಿ- 7.50 

ಮಿಂಚನಾಳ ರಸ್ತೆ 
45. | ಹೆಗಡ್ಕಾಳ-ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 2.50 
ಒಟ್ಟು | 265.00 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
46. | ಬೋಳವಾಡ-ಕ್ಕಾತನಾಳ-ಗಡಿಸೋಮನಾಳ-ಕೊಡಗಾನೂರ-ಗುಂಡಕನಾಳ-ಸಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ 19.00 
47. | ಢವಳಗಿ-ಬಸರಕೋಡ ರಸ್ತೆ 8.00 
48. | ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ-ಡೊಂಕಮಡು ರಸ್ತೆ 17.60 
49. | ಮುದ್ನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕೋಳೂರ-ಯರಗಲ್‌-ಹುನಕುಂಟಿ ರಸ್ತೆ 16.00 
50. | ನಿಡಗುಂದಿ-ವಡವಡಗಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
51. | ತಂಗಡಗಿ-ಕುಂಚಗನೂರ-ಗಂಗೂರ ರಸ್ತೆ 8.50 
52. | ಕೋಳೂರ-ನೇಬಗೇರಿ-ಬನೋಸಿ-ದೇವೂರ ರಸ್ತೆ 10.00 
53. | ಹಿರೇಮುರಾಳ-ಅರಸನಾಳ-ನಾಗರಬೆಟ್ಟ-ಮಾವಿನಭಾವಿ-ಜೈನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 12.00 
54. | ಹುನಕುಂಟ-ಆಲೂರ-ನಾಲತ್ವಾಡ ರಸ್ತೆ 16.00 
55. | ಲೋಟಗೇರಿ-ನಾಲತ್ವಾಡ-ವಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
56. | ಹುಲ್ಲೂರದಿಂದ ಕಾಳಗಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
57. | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-41 ರಿಂದ ಬಿದರಕುಂದಿ-ಗೋನಾಳ-ಮದಿನಾಳ ರಸ್ತೆ 4.40 
58. | ಗೋಟಕಿಂಡಕಿ-ಬಂಟನೂರ-ಪೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 7.80 
59. | ಬೇಲೂರ-ನಾವದಗಿ-ಸಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
60. | ಮಸಕನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 6.47 
61. | ಬಿಳೇಭಾವಿ-ಗುಂಡಕನಾಳ ರಸ್ತೆ 9.50 
62. | ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಿಂದ ಎಸ್‌ಎಚ್‌-60ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
63. ಶೆಳ್ಳಗಿಯಿಂದ ಎಸ್‌ಎಚ್‌-60ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 2.00 
ಒಟ್ಟು | 178.27 
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
64. | ರೂಗಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಹೀರೆಮಸಳಿ ರಸ್ತೆ 9.50 
65. | ಲಾಳಸಂಗಿ ಶಿವಪೂರ ಕೆ.ಡಿ.ಯಿಂದ ರೋಡಗಿ ರಸ್ತೆ 6.50 
66. | ನಾದ ಕೆ.ಡಿ.ಯಿ೦ದ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಬಿಕೆ ಗೋಳಸಾರ ರಸ್ತೆ 8.50 
67. | ರಾಮತೀರ್ಥ-ಕೋಟ್ನಾಳ-ಅಗಸನಾಳ-ಕೋಳೂರಗಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 12.00 
68. | ಭತಗುಣಕಿ ನಂದ್ರಾಳ ಬುರಗುಡಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
69. | ನಾದ ಗೋಳಸಾರ ಮಿರಗಿ ರಸ್ತೆ 11.00 








































































































೩೫೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
70. | ರೂಗಿ ಯಿಂದ ಸಾಲೋಟಗಿ ರಸ್ತೆ 7.50 
71. | ಶಿರಶ್ಯಾಡ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
72. | ಇಂಗಳಗಿಯಿಂದ ಆಳೂರ ಲಚ್ಛ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆ 8.00 
73. | ಹಿರೇಬೇವನೂರ ಬ್ಯಯ್ಕಾರ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಖೇಡಗಿ ರಸ್ತೆ 12.80 
74. | ಖೇಡಗಿ ರೋಡಗಿ ಮಿರಗಿ ರಸ್ತೆ 8.00 
75. | ಅಹಿರಸಂಗ-ಬೈರೂಣಗಿ-ಭತಗುಣಕಿ-ರಾಮಾಪೂರದಿಂದ ರಾಹೆ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 12.00 
76. | ತಾಂಬಾ ಕೆ೦ಗನಾಳ ಶಿರಕನಳ್ಳಿ ಹೋನ್ನಳ್ಳಿ ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ 11.50 
77. | ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿಯಿಂದ ಧೂಮಕನಾಳ ನಂದರಗಿ ರಾ.ಹೆ. 13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 13.00 
78. | ಲೋಣಿ ಬಿ.ಕೆ. ಯಿಂದ ಮಣಂಕಲಗಿ ರಾ.ಹೆ.13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 7.00 
79. | ಚಡಚಣ ಗೋಡಿಹಾಳ ಕೆ೦ಚನಾಳ ಕೆರೂರ ಟಾಕಳಿ ರಸ್ತೆ 19.00 
80. | ನಿವರಗಿ ಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪೂರ ಉಮರಜ ರಸ್ತೆ 22.50 
81. | ಧೂಮಕನಾಳ ತಳವಾರ ವಸ್ತಿ ಲೋಣಿ ಕ್ರಾಸ ರಸ್ತೆ 6.00 
82. | ತದ್ದೇವಾಡಿ ಮರಗೂರ ರಾ.ಹೆ.13 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 14.00 
83. | ಚಡಚಣ ಜಿರಂಕಲಗಿ ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿ ಹನುಮಾನ ನಗರ ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಎಲ್‌ಟಿ-13, 17.00 

ಇಂಚಗೇರಿ ಎಲ್‌.ಟಿ.2 ದಿಂದ ಇಂಚಗೇರಿ ಹೋರ್ತಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
84. | ಬರಡೋಲ-ಗೋಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 6.00 
85. | ದೇವರನಿಂಬರಗಿ-ಸಾತಲಗಾಂವ.ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ 7.00 
86. | ಅಥರ್ಗಾ-ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ-ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ 7.00 
87. | ರಾಜನಾಳ-ಮಿಂಚನಾಳ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಡ್ಡಿ 8.00 
ಒಟ್ಟು | 248.80 
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
88. | ಆಲಮೇಲ-ಕಡಣಿ-ತಾವರಖೇಡ ರಸ್ತೆ 12.20 
89. | ಮೋರಟಗಿ-ಬಗಲೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ರಸ್ತೆ 10.00 
90. | ಯಂಕಂಚಿ-ಖೈನೂರ ರಸ್ತೆ 11.30 
91. | ಮನ್ನಾಪೂರ-ಗುತ್ತರಗಿ-ಭಂಟನೂರ-ಕೆರೂರ-ಹಂಚಿನಾಳದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218ಕ್ಕೆ 18.40 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
92. | ಗಬಸಾವಳಗಿ-ಗೊರವಗುಂಡಗಿ ರಸ್ತೆ 14.00 
93. | ಕಲಕೇರಿ-ಬಿಂಜಲಭಾವಿ-ಕೆಸರಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟಿ-ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 10.40 
94. | ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
95. | ಅಸ್ಥಿ-ನೀರಲಗಿ-ಪೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 6.00 
96. | ಗಂಗನಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಗಠಾಣ-ರಾಮ್‌ಪೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 


















































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೫೩ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
97. | ಶಿವಣಗಿ-ಮುಳಸಾವಳಗಿ-ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ-ಬಂಥನಾಳ ರಸ್ತೆ 23.00 
98. | ಸಿಂದಗಿ-ಬಂದಾಳ-ಓತಿಹಾಳ-ಹಚ್ಚಾಳ ರಸ್ತೆ 16.00 
99. | ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ-ನಾಗರಹಳ್ಳಿ-ರಾಮನಹಳ್ಳಿ-ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
100. | ದೇವಣಗಾಂವ-ಕಡ್ಡೆವಾಡ-ಶೆಂಬೇವಾಡ-ಕುಮಸಗಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
101. | ರಾಂಪೂರ-ಬಬಲೇಶ್ವರ-ಮದರಿ-ಅಲಹಳ್ಳಿ-ಗುಂದಗಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
102. ಮಲಘಾಣ-ಸೋಮಜಾಳ-ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ-ಕುಳೇಕುಮಟಗಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
103. | ದೇವಣಗಾ೦ವ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ದೇವರನಾವದಗಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
104. | ಗಬಸಾವಳಗಿ-ಜಟ್ನಾಳ-ದೇವರನಾವದಗಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
105. | ಯರಗಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಆಹೇರಿ-ಮಲಘಾಣ-ಗುಂದಗಿ ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 13.00 

34ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
106. | ಗೊಲಗೇರಿ-ಗುಬ್ಬೇವಾಡದಿ೦ದ ಬಾರಖೇಡ-ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 9.00 
ಒಟ್ಟು | 217.30 

















ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 552 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 19ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಜಾಪುರ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಇಂಡಿ, ಸಿಂದಗಿ ಮತ್ತು ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ). ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಒಟ್ಟು 985.97 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 106 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 















































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1 ಮಸಬಿನಾಳ-ಡೋಣೂರ ರಸ್ತೆ 10.00 
2. | ಕೊಲ್ಲಾರ-ಗರಸಂಗಿ-ರೋಣಿಹಾಳ-ಕೂಪಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218ಕ್ಕೆ ಕೂಡುರಸ್ಥೆ 13.00 
3. | ಇಂಗಳೇಶ್ವರ-ರಬಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಶಿರಾಡೋಣ-ಲಿಂಗಸೂರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 7.00 
4. ಡೋಣೂರ-ಇಂಗಳೇಶ್ವರ-ಅರಳಿಚಂಡಿ-ಕರಭ೦ಟ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ 22.00 
5. | ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ತಳೇವಾಡ ರಸ್ತೆ 9.60 
6. | ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ-ಕರಭ೦ಟನಾಳ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-41ನ್ನು ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 7.00 
7. | ಕಣಕಾಲ-ನರಸಲಗಿ-ನಾಗೂರು ರಸ್ತೆ 8.00 
ಒಟ್ಟು 76.60 
ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
8. | ವಿಜಾಪೂರ-ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12 (ವಾಟರ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌) ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 5.00 
ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 































































































೩೫೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
9. ತೊರವಿ-ತೊರವಿ ಎಲ್‌ಟಿ-12,3 - ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 8.00 
10. | ವಿಜಾಪೂರ-ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12 (ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ) ನಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ 5.00 

ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗದ ದೇವಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
1. | ತೋರವಿ-ಲೋಹಗಾಂವ ರಸ್ತೆ 14.00 
12. | ವಿಜಾಪೂರ-ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12 (ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ) ದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಲಿಂಕ್‌ ಕೂಡು 1.00 
ರಸ್ತೆ 
13. | ಸಾರವಾಡ-ಸಂಗಾಪೂರ-ಬಬಲೇಶ್ವರ-ತಿಗಣಿಬಿದರಿ-ಹೆಬ್ಬಾಳಟ್ಟಿ-ತೊದಲಬಾಗಿ ರಸ್ತೆ 18.00 
14. | ಕನಮಡಿ-ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಸ್ತೆ 4.00 
15. | ಜುಮನಾಳ-ದದಾಮಟ್ಟ-ಸಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ 8.00 
16. | ಮಮದಾಪೂರ-ದೂಡಿಹಾಳ ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಕೈ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 11.00 
17. | ತಿಕೋಟಾ ಕನಮಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-43 ಸೊಮದೇವರಹಟ್ಟ ಹುಬನುರ ಕ್ರಾಸ ರಸ್ತೆ 10.00 
18. | ಗೊಣಸಗಿ-ಕಳ್ಳಕವಟಗಿ-ಸೋಮದೇವರಷಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 8.00 
19. | ಕೋಟ್ಕಾಳ-ದಾಶ್ಕಾಳ ರಸ್ತೆ 4.00 
20. ಬಬಲಾದ-ದೇವರಗೆಣ್ಣೂರ-ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ-ದೇವಾಪುರ-ಮದಗುಣಕಿ-ಶೇಗುಣಸಿ ರಸ್ತೆ 18.00 
21. | ಕಾಖಂಡಗಿ-ದುಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 6.00 
22. | ಶೇಗುಣಸಿ-ಮದಗುಣಕಿ-ಕೊಡಬಾಗಿ-ಮಂಗಳೂರು-ತಾಜಪುರ ರಸ್ತೆ 9.00 
23. | ಕಂಬಾಗಿ-ಕಾತ್ರಾಳ-ಅರ್ಜುಣಗಿ ರಸ್ತೆ 7.00 
24. | ಶೇಗುಣಸಿ-ಕಾಖಂಡಕಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ: ಹರಳಯ್ಯನಗುಂಡ 3.50 
25. | ಬೋಳಚಿಕ್ಕಲಕಿ-ಗುಣದಾಳ ರಸ್ತೆ 3.50 
26. | ಕಾರಜೋಳ-ದೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 4.00 
27; ಸಿದ್ಧನಾಥ-ಕನಮಡಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
28. | ಸೋಮದೇವರಹಟ್ಟಿ-ಮಲಕನದೇವರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
29. | ಮಮದಾಪೂರ-ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬ-ಜೈನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 6.00 
30. | ಮಮದಾಪೂರ-ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ-ಹಂಗರಗಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
31. | ತಿಡಗುಂದಿ-ಮಕನಾಪುರ-ಶಿರನಾಳ ರಸ್ತೆ 8.50 
32. | ಕವಲಗಿ-ಆಹೇರಿ-ಜ೦ಬಗಿ-ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ-ಶಿರಕನಳ್ಳಿ-ತಾಂಬಾ ರಸ್ತೆ 12.00 
33. | ಶಿವಣಗಿ-ಅ೦ಕಲಗಿ-ಆಹೇರಿ ರಸ್ತೆ 13.00 
34. | ಹೊನ್ನುಟಗಿ-ಉಕುಮನಾಳ ರಸ್ತೆ 5.50 
35. | ದ್ಯಾಬೇರಿ-ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
36. | ಬುರಣಾಪೂರ-ಅಲಿಯಾಬಾದ ರಸ್ತೆ 5.00 
37. | ಸಿದ್ಧಾಪೂರ-ಶಿರನಾಳ-ಕನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ 8.00 








































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೫೫ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
38. | ಮಖನಾಪೂರ-ಖನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ 4.00 
39. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಮಿಂಚನಾಳ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್‌-ಮಿ೦ಂಚನಾಳ ಎಲ್‌ಟಿ-ಅಥರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ 8.50 
40. | ಡೋಮನಾಳ-ಡೋಮನಾಳ ಎಲ್‌ಟಿ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 
41. | ಖನ್ನೂರ-ಖನ್ನೂರ ದರ್ಗಾ-ಸಾವಳಸಂಗ ರಸ್ತೆ 6.00 
42. | ಖನ್ನೂರ-ಮಡಸನಾಳ ರಸ್ತೆ 8.50 
43. ಹೊನ್ನುಟಗಿ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ 3.00 
44. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಭರಟಗಿ ಎಲ್‌ಟಿ-ಕನ್ನಾಳ ಎಲ್‌ಟಿ-ಕನ್ನಾಳ ದಿಂದ ಗುಣಕಿ- 7.50 

ಮಿಂಚನಾಳ ರಸ್ತೆ 

45. | ಹೆಗಡ್ಯಾಳ-ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 2.50 

ಒಟ್ಟು | 265.00 

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 

46. | ಬೋಳವಾಡ-ಕ್ಕಾತನಾಳ-ಗಡಿಸೋಮನಾಳ-ಕೊಡಗಾನೂರ-ಗುಂಡಕನಾಳ-ಸಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ 19.00 
47. | ಢವಳಗಿ-ಬಸರಕೋಡ ರಸ್ತೆ 8.00 
48. | ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ-ಡೊಂಕಮಡು ರಸ್ತೆ 17.60 
49. | ಮುದ್ನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕೋಳೂರ-ಯರಗಲ್‌-ಹುನಕುಂಟಿ ರಸ್ತೆ 16.00 
50. | ನಿಡಗುಂದಿ-ವಡವಡಗಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
51. | ತಂಗಡಗಿ-ಕುಂಚಗನೂರ-ಗಂಗೂರ ರಸ್ತೆ 8.50 
52. | ಕೋಳೂರ-ನೇಬಗೇರಿ-ಬನೋಸಿ-ದೇವೂರ ರಸ್ತೆ 10.00 
53. | ಹಿರೇಮುರಾಳ-ಅರಸನಾಳ-ನಾಗರಬೆಟ್ಟ-ಮಾವಿನಭಾವಿ-ಜೈನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 12.00 
54. | ಹುನಕುಂಟ-ಆಲೂರ-ನಾಲತ್ವಾಡ ರಸ್ತೆ 16.00 
55. | ಲೋಟಗೇರಿ-ನಾಲತ್ವಾಡ-ವಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
56. | ಹುಲ್ಲೂರದಿಂದ ಕಾಳಗಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
57. | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-41 ರಿಂದ ಬಿದರಕುಂದಿ-ಗೋನಾಳ-ಮದಿನಾಳ ರಸ್ತೆ 4.40 
58. | ಗೋಟಕಿಂಡಕಿ-ಬಂಟನೂರ-ಪೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 7.80 
59. | ಬೇಲೂರ-ನಾವದಗಿ-ಸಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
60. | ಮಸಕನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 6.47 
61. | ಬಿಳೇಭಾವಿ-ಗು೦ಡಕನಾಳ ರಸ್ತೆ 9.50 
62. | ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಿಂದ ಎಸ್‌ಎಚ್‌-60ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
63. ಶೆಳ್ಳಗಿಯಿಂದ ಎಸ್‌ಎಚ್‌-60ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 2.00 

ಒಟ್ಟು | 178.27 











































































































೩೫೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
64. | ರೂಗಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಹೀರೆಮಸಳಿ ರಸ್ತೆ 9.50 
65. | ಲಾಳಸಂಗಿ ಶಿವಪೂರ ಕೆ.ಡಿ.ಯಿಂದ ರೋಡಗಿ ರಸ್ತೆ 6.50 
66. | ನಾದ ಕೆ.ಡಿ.ಯಿ೦ದ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಬಿಕೆ ಗೋಳಸಾರ ರಸ್ತೆ 8.50 
67. | ರಾಮತೀರ್ಥ-ಕೋಟ್ನಾಳ-ಅಗಸನಾಳ-ಕೋಳೂರಗಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 12.00 
68. | ಭತಗುಣಕಿ ನಂದ್ರಾಳ ಬುರಗುಡಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
69. | ನಾದ ಗೋಳಸಾರ ಮಿರಗಿ ರಸ್ತೆ 11.00 
70. | ರೂಗಿ ಯಿಂದ ಸಾಲೋಟಗಿ ರಸ್ತೆ 7.50 
71. | ಶಿರಶ್ಯಾಡ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
72. | ಇಂಗಳಗಿಯಿಂದ ಆಳೂರ ಲಚ್ಛ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆ 8.00 
73. | ಹಿರೇಬೇವನೂರ ಬ್ಯಯ್ಯಾರ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಖೇಡಗಿ ರಸ್ತೆ 12.80 
74. | ಖೇಡಗಿ ರೋಡಗಿ ಮಿರಗಿ ರಸ್ತೆ 8.00 
75. | ಅಹಿರಸಂಗ-ಬೈರೂಣಗಿ-ಭತಗುಣಕಿ-ರಾಮಾಪೂರದಿಂದ ರಾಹೆ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 12.00 
76. | ತಾಂಬಾ ಕೆ೦ಗನಾಳ ಶಿರಕನಳ್ಳಿ ಹೋನ್ನಳ್ಳಿ ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ 11.50 
77. | ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿಯಿಂದ ಧೂಮಕನಾಳ ನಂದರಗಿ ರಾ.ಹೆ. 13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 13.00 
78. | ಲೋಣಿ ಬಿ.ಕೆ. ಯಿಂದ ಮಣಂಕಲಗಿ ರಾ.ಹೆ.13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 7.00 
79. | ಚಡಚಣ ಗೋಡಿಹಾಳ ಕೆ೦ಚನಾಳ ಕೆರೂರ ಟಾಕಳಿ ರಸ್ತೆ 19.00 
80. | ನಿವರಗಿ ಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪೂರ ಉಮರಜ ರಸ್ತೆ 22.50 
81. | ಧೂಮಕನಾಳ ತಳವಾರ ವಸ್ತಿ ಲೋಣಿ ಕ್ರಾಸ ರಸ್ತೆ 6.00 
82. | ತದ್ದೇವಾಡಿ ಮರಗೂರ ರಾ.ಹೆ.13 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 14.00 
83. | ಚಡಚಣ ಜಿರಂಕಲಗಿ ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿ ಹನುಮಾನ ನಗರ ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಎಲ್‌ಟ-13, 17.00 
ಇಂಚಗೇರಿ ಎಲ್‌.ಟಿ.2 ದಿಂದ ಇಂಚಗೇರಿ ಹೋರ್ತಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
84. | ಬರಡೋಲ-ಗೋಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 6.00 
85. | ದೇವರನಿಂಬರಗಿ-ಸಾತಲಗಾಂವ.ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ 7.00 
86. | ಅಥರ್ಗಾ-ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ-ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ 7.00 
87. | ರಾಜನಾಳ-ಮಿಂಚನಾಳ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಡ್ಡಿ 8.00 
ಒಟ್ಟು | 248.80 
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
88. | ಆಲಮೇಲ-ಕಡಣಿ-ತಾವರಖೇಡ ರಸ್ತೆ 12.20 
89. | ಮೋರಟಗಿ-ಬಗಲೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ರಸ್ತೆ 10.00 
90. | ಯಂಕಂಚಿ-ಖೈನೂರ ರಸ್ತೆ 11.30 
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ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
91. | ಮನ್ನಾಪೂರ-ಗುತ್ತರಗಿ-ಭಂಟನೂರ-ಕೆರೂರ-ಹಂಚಿನಾಳದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218ಕ್ಕೆ 18.40 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
92. | ಗಬಸಾವಳಗಿ-ಗೊರವಗುಂಡಗಿ ರಸ್ತೆ 14.00 
93. | ಕಲಕೇರಿ-ಬಿಂಜಲಭಾವಿ-ಕೆಸರಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟಿ-ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 10.40 
94. | ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
95. | ಅಸ್ಥಿ-ನೀರಲಗಿ-ಪೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 6.00 
96. | ಗ೦ಗನಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಗಠಾಣ-ರಾಮ್‌ಪೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.00 
97. | ಶಿವಣಗಿ-ಮುಳಸಾವಳಗಿ-ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ-ಬಂಥನಾಳ ರಸ್ತೆ 23.00 
98. ಸಿಂದಗಿ-ಬ೦ದಾಳ-ಓತಿಹಾಳ-ಹಚ್ಚಾಳ ರಸ್ತೆ 16.00 
99. | ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ-ನಾಗರಹಳ್ಳಿ-ರಾಮನಹಳ್ಳಿ-ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
100. | ದೇವಣಗಾ೦ವ-ಕಡ್ಲೆವಾಡ-ಶೆಂಬೇವಾಡ-ಕುಮಸಗಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
101. ರಾಂಪೂರ-ಬಬಲೇಶ್ವರ-ಮದರಿ-ಅಲಹಳ್ಳಿ-ಗುಂದಗಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
102. ಮಲಘಾಣ-ಸೋಮಜಾಳ-ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ-ಕುಳೇಕುಮಟಗಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
103. ದೇವಣಗಾಂವ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ದೇವರನಾವದಗಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
104. | ಗಬಸಾವಳಗಿ-ಜಟ್ನಾಳ-ದೇವರನಾವದಗಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
105. | ಯರಗಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಆಹೇರಿ-ಮಲಘಾಣ-ಗುಂದಗಿ ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 13.00 
34ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 

106. ಗೊಲಗೇರಿ-ಗುಬ್ಬೇವಾಡದಿಂದ ಬಾರಖೇಡ-ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 9.00 

ಒಟ್ಟು 217.30 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌.240 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ). ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ 
ಸಿಬಿಎನ್‌/ಹೈಲ್ಯಸೆ/ಕ.ಸಂ.7//ಶಾಸಮ/ಗ್ರಾರಮೇ/ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ/ 08-09/05852, ದಿನಾಂಕ: 


8-9-2008. 


ವಿಷಯ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನವಲಗುಂದ, ಕುಂದಗೋಳ ಹಾಗೂ ಕಲಘಟಗಿ 


2) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಿಬಿಎನ್‌/ಹೈಲ್ಕಸೆ/ಕ.ಸಂ.7//ಗ್ರಾರಮೇ/ಧಾರವಾಡ/ 08-09/06849, ದಿನಾಂಕ: 7-10-2008. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ ಇವರು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನವಲಗುಂದ, ಕುಂದಗೋಳ ಹಾಗೂ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 


೩೫೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 































































































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
I. ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ-ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಕುಸುಗಲ್‌ದಿಂದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ರಸ್ತೆ 3.00 
3. | ಉಣಕಲ್‌ದಿಂದ ಮಾರಡಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 7.00 
4. ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಗಡಿಯವರೆಗೆ 6.50 
5. ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ - ಕಿರೇಸೂರ ರಸ್ತೆ 9.00 
6. | ಕಿರೇಸೂರದಿಂದ ಹೆಬಸೂರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಪೇಷನದ ವರೆಗೆ 3.00 
7. | ಕಿರೇಸೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 1.20 
8. ಕಿರೇಸೂರ ಭಂಡಿವಾಡ ರಸ್ತೆ 10.00 
9. | ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಲವಡಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಹಂತದ ವರೆಗೆ 5.50 
10. | ಕೋಳಿವಾಡದಿಂದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಹಂತದ ವರೆಗೆ 6.00 
1. | ಕೋಳಿವಾಡದಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಹಂತದ ವರೆಗೆ 5.00 
12. | ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕೂಡುರಸ್ತೆ 5.50 
13. | ಕೊಟಗೊಂಡಹುಣಸಿ- ಹಳ್ಳಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ 4.00 
14. | ಅದರಗುಂಚಿ- ಹಳ್ಳಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ 8.00 
15. | ನೂಲ್ವಿ - ಅದರಗುಂಚಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
16. | ಅಗಡಿ-ಬಿ.ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ- ವರೂರ ರಸ್ತೆ 8.00 
17. | ವರೂರು - ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಅಗಡಿ (ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) 6.00 
18. | ಅಗಡಿ- ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 3.00 
19. | ಇನಾಂವೀರಾಪೂರ- ಗು.ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ( ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) ಮಾರ್ಗ ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರ 15.50 
ಕಂಫ್ಲಿಕೊಪ್ಪ, ಪಾಲಿಕೊಪ್ಪ, ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 

20. | ವರೂರ- ಕುರಡಿಕೇರಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 6.00 
21. | ಕರಡಿಕೊಪ್ಪ - ರಾಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 5.00 
22. | ಮಾವನೂರ ರಾ.ಹೆ. -4 ರ ವರೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ಕೆ 4.00 
23. | ಕಟ್ಟೂರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬುಡರಶಿಂಗಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
24. | ಗಿರಿಯಾಲ - ಚನ್ನಾಪೂರ ರಸ್ಕೆ 3.50 
25. | ಗೋಕುಲ ರೇವಡಿಹಾಳ ಕಣವಿಹೊನ್ನಾಪುರ ತಾರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 6.00 
26. | ಸುತಗಟ್ಟಿ - ಇಟ್ಟಗಟ್ಟ ಕಣವಿಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ 9.00 

ಒಟ್ಟು | 159.70 

















































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೫೯ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು 
27. | ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪೂರ ನವಲೂರ ರಸ್ತೆ 4.00 
28. | ನವಲೂರು-ಸೋಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 7.00 
29. ಇಟಿಗಟ್ಟಿ-ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 3.00 
30. | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-। ರಿ೦ದ ನುಗ್ಗಿಕೇರಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 2.00 
31. | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರಿಂದ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ-ಜೊಗೆಲ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ಕ್ಕೆ 8.00 

ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
32. | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-1 ರಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ 2.50 
33. ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ತಿರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 9.00 
34. | ಮುಗಳಿ-ತಡಕೋಡ ರಸ್ತೆ 6.00 
35. | ಲೋಕೂರ-ಕೊಟಬಾಗಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
36. | ಕರಡಿಗುಡ್ಡ-ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆ 4.00 
37. | ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವನಕೊಪ್ಪದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 12.00 
38. | ಮುಳಮುತ್ತಲ-ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆ 2.00 
39. | ಶೇಡಬಾಳ-ಕೋದಾನಪುರ ರಸ್ತೆ (ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) 4.00 
40. | ಧಾರವಾಡ-ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ರೆಪುಜ್ಞನ ಮಠ 3.00 
41. | ಮಾಳಾಪೂರ-ಯತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 3.00 
42. | ಮನಗುಂಡಿ-ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಕೊಪ್ಪ 12.00 
43. | ಮನಗುಂಡಿ-ಹಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಜನಹಟ್ಟಿ-ಅ೦ಬ್ಲಿಕೊಪ್ಪ 8.00 
44. | ಕಡಬಗಟ್ಟಿ-ಖಾನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂಲಿಕೇರಿ 28.00 
45. | ದೇವಗಿರಿ-ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
46. ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 2.00 
47. | ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿ೦ದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ 2.00 
48. | ಕಾಶಿನಟ್ಟಿ-ಕೋಗಿಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
49. | ಅರವಟಗಿ-ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಬಾರಗಣವಿ-ಮಡಿಕೊಪ್ಪ 12.00 
50. | ತೆಗೂರ-ಮಂಡಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿ೦ದ ವಡ್ಡರ ಕಾಲನಿ 2.00 
51. | ಮುರಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿ೦ದ ಮುರಕಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 2.00 
52. | ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಕತ್ರಿದಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಾಳಸಿದ್ದಾಪುರ 10.00 

ಒಟ್ಟು | 154.50 

ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು 

53. | ಬೆಳವಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೆಳವಟಗಿ -ಅಮರಗೋಳ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 































































































೩೬೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
54. | ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ-ಬೆ೦ತೂರ ರಸ್ತೆ 5.80 
55. | ಅಹೆಟ್ಟಿ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ರಸ್ತೆ 4.30 
56. | ಮೊರಬ-ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಬೆಟಸೂರ ರಸ್ತೆ (ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ) 9.30 
57. | ಶಿರಕೋಳದಿಂದ ಹಾಳಕುಸುಗಲ್‌ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 7.15 
58. | ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ 7.00 
59. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ರಿಂದ ಕೊಮಾರಕೊಪ್ಪ-ನವಲಗುಂದ-ನಲವಡಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ 3.00 
60. | ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನೂರ-ದುಂದುರ-ಶಿಸ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
61. | ನಾಗನೂರ-ಕನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ 7.00 
62. | ಅಮರಗೋಳದಿಂದ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ (ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) 3.00 

ಒಟ್ಟು 64.55 
ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
63. | ಸಂಶಿ-ಗುಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 11.00 
64. | ಸಂಶಿ-ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ (ಸಂಶಿ-ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ರಸ್ತೆ) 6.00 
65. | ಸಂಶಿ-ಅತ್ತಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ 5.50 
66. | ಪಶುಪತಿಹಾಳ-ಗುಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
67. | ಯರಗುಪ್ಪಿ-ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ 6.30 
68. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ-ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ 32.00 
69. | ಹರ್ಲಾಪೂರ-ಸಂಕ್ಷಿಪೂರ-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-6ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 10.00 
70. | ಗುಡಗೇರಿ-ಗೌಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
7]. | ಕುಂದಗೋಳ-ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 7.80 
ಒಟ್ಟು 89.60 
ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
72. | ತಬಕದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯಿ೦ದ ಬೀರವಳ್ಳಿ ಬೆಂಡಲಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 9.50 
73. | ದುಮ್ಮವಾಡ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 9.00 
74. | ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಬೈಚವಾಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದಿಂಬವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
75. |, ಜಿ ಹೂಲಿಕಟ್ಟ ಯಿಂದ ದ್ಯಾಮಾಪೂರ ನಾಗನೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗ೦ಜೀಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 10.00 
76. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63 ರಿಂದ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಳಗಿನಹಟ್ಟಿ 5.00 
77. | ಆಸ್ತಿಕಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಹರವಿ ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 6.00 
78. | ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆದಿಂದ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ 2.60 
79. | ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿಯಿಂದ ಕಾರವಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಹಳೇ ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 11.20 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 

















ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೬೧ 












































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
80. | ಲಿಂಗನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.50 
81. | ತಂಬೂರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.20 
82. | ಹುಲ್ಲಂಬಿ-ಹಸರಂಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಳಮಟ್ಟಿ-ಬಣದೂರ ರಸ್ತೆ 10.00 
83. | ಮಿಶಿಕೋಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಧೇನು-ಹಾರೋಗೇರಿ-ರಾಮನಾಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 7.00 
ಹೆದ್ದಾರಿ-63ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 
84. | ಬೆಲವಂತರದಿಂದ ಶಿವನಾಪೂರ-ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
85. | ತಬಕದಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ.ಎಫ್‌. ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 12.00 
86. | ತಡಸ-ತಾವರಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 14.50 
87. | ಕಲಘಟಗಿ-ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿಂಬವಳ್ಳಿ-ಸ೦ಗಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ 13.00 
88. | ಧಾರವಾಡ-ಕಲಘಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳಸನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 8.00 
89. | ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಂಬೂರ ರಸ್ತೆ 6.00 
90. | ಕಲಘಟಗಿ ಮುಂಡಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಾಪೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಂಬೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು 9.00 
ರಸ್ತೆ 
91. | ಗಂಜೀಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸೋಲಾರಕೊಪ್ಪ ನಾಗನೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವರೂರು-ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ 12.00 
ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 
92. | ತಂಬೂರ-ತಾವರಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 11.00 
ಒಟ್ಟು | 181.50 

















ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 510 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 21ನೇ ನವೆಂಬರ್‌ 2008 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನವಲಗುಂದ, ಕುಂದಗೋಳ ಹಾಗೂ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಒಟ್ಟು 
649.85 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 92 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 





























ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಈ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1 ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ-ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಕುಸುಗಲ್‌ದಿಂದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ರಸ್ತೆ 3.00 
3. | ಉಣಕಲ್‌ದಿಂದ ಮಾರಡಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 7.00 
4. ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಗಡಿಯವರೆಗೆ 6.50 
ನಿ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ - ಕಿರೇಸೂರ ರಸ್ತೆ 9.00 
6. | ಕಿರೇಸೂರದಿಂದ ಹೆಬಸೂರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಪೇಷನದ ವರೆಗೆ 3.00 





































































































೩೬೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
7. | ಕಿರೇಸೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 1.20 
8. ಕಿರೇಸೂರ ಭಂಡಿವಾಡ ರಸ್ತೆ 10.00 
9. | ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಲವಡಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಹಂತದ ವರೆಗೆ 5.50 
10. | ಕೋಳಿವಾಡದಿಂದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಹಂತದ ವರೆಗೆ 6.00 
1. | ಕೋಳಿವಾಡದಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಹಂತದ ವರೆಗೆ 5.00 
12. | ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕೂಡುರಸ್ತೆ 5.50 
13. | ಕೊಟಗೊಂಡಹುಣಸಿ- ಹಳ್ಳಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ 4.00 
14. | ಅದರಗುಂಚಿ- ಹಳ್ಳಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ 8.00 
15. | ನೂಲ್ವಿ - ಅದರಗುಂಚಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
16. | ಅಗಡಿ-ಬಿ.ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ- ವರೂರ ರಸ್ತೆ 8.00 
17. | ವರೂರು - ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಅಗಡಿ (ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) 6.00 
18. | ಅಗಡಿ- ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 3.00 
19. | ಇನಾಂವೀರಾಪೂರ- ಗು.ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ( ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) ಮಾರ್ಗ ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರ 15.50 

ಕಂಫ್ಲಿಕೊಪ್ಪ, ಪಾಲಿಕೊಪ್ಪ, ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 
20. | ವರೂರ- ಕುರಡಿಕೇರಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 6.00 
21. | ಕರಡಿಕೊಪ್ಪ - ರಾಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 5.00 
22. | ಮಾವನೂರ ರಾ.ಹೆ. -4 ರ ವರೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 4.00 
23. | ಕಟ್ನೂರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬುಡರಶಿಂಗಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
24. | ಗಿರಿಯಾಲ - ಚನ್ನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 3.50 
25. | ಗೋಕುಲ ರೇವಡಿಹಾಳ ಕಣವಿಹೊನ್ನಾಪುರ ತಾರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 6.00 
26. | ಸುತಗಟ್ಟಿ - ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಕಣವಿಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ 9.00 
ಒಟ್ಟು | 159.70 
ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು 
27. | ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪೂರ ನವಲೂರ ರಸ್ತೆ 4.00 
28. | ನವಲೂರು-ಸೋಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 7.00 
29. ಇಟಿಗಟ್ಟಿ-ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 3.00 
30. | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-। ರಿಂದ ನುಗ್ಗಿಕೇರಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 2.00 
31. | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರಿಂದ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ-ಜೊಗೆಲ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ಕ್ಕೆ 8.00 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
32. | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-1 ರಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ 2.50 
33. ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ತಿರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 9.00 











































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೬೩ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
34. | ಮುಗಳಿ-ತಡಕೋಡ ರಸ್ತೆ 6.00 
35. | ಲೋಕೂರ-ಕೊಟಬಾಗಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
36. | ಕರಡಿಗುಡ್ಡ-ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆ 4.00 
37. | ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವನಕೊಪ್ಪದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 12.00 
38. | ಮುಳಮುತ್ತಲ-ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆ 2.00 
39. | ಶೇಡಬಾಳ-ಕೋದಾನಪುರ ರಸ್ತೆ (ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) 4.00 
40. | ಧಾರವಾಡ-ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ರೆಪ್ಪಜ್ಜ್ಞನ ಮಠ 3.00 
41. | ಮಾಳಾಪೂರ-ಯತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 3.00 
42. | ಮನಗುಂಡಿ-ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಕೊಪ್ಪ 12.00 
43. | ಮನಗುಂಡಿ-ಹಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಜನಹಟ್ಟಿ-ಅ೦ಬ್ಲಿಕೊಪ್ಪ 8.00 
44. | ಕಡಬಗಟ್ಟಿ-ಖಾನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂಲಿಕೇರಿ 28.00 
45. | ದೇವಗಿರಿ-ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
46. ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 2.00 
47. | ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ 2.00 
48. | ಕಾಶಿನಟ್ಟಿ-ಕೋಗಿಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 3.00 
49. | ಅರವಟಗಿ-ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಬಾರಗಣವಿ-ಮಡಿಕೊಪ್ಪ 12.00 
50. | ತೆಗೂರ-ಮಂಡಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ವಡ್ಡರ ಕಾಲನಿ 2.00 
51. | ಮುರಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿ೦ದ ಮುರಕಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 2.00 
52. | ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಕತ್ರಿದಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಾಳಸಿದ್ದಾಪುರ 10.00 

ಒಟ್ಟು | 154.50 

ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು 

53. | ಬೆಳವಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೆಳವಟಗಿ -ಅಮರಗೋಳ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 
54. | ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ-ಬೆಂತೂರ ರಸ್ತೆ 5.80 
55. | ಅಹೆಟ್ಟಿ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ರಸ್ತೆ 4.30 
56. | ಮೊರಬ-ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಬೆಟಸೂರ ರಸ್ತೆ (ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ) 9.30 
57. | ಶಿರಕೋಳದಿಂದ ಹಾಳಕುಸುಗಲ್‌ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 7.15 
58. | ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ 7.00 
59. ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ರಿಂದ ಕೊಮಾರಕೊಪ್ಪ-ನವಲಗುಂದ-ನಲವಡಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ 3.00 
60. | ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನೂರ-ದುಂದುರ-ಶಿಸ್ಸಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
61. | ನಾಗನೂರ-ಕನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ 7.00 








































































































೩೬೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
62. | ಅಮರಗೋಳದಿಂದ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ (ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) 3.00 

ಒಟ್ಟು 64.55 
ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
63. | ಸಂಶಿ-ಗುಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 11.00 
64. | ಸಂಶಿ-ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ (ಸಂಶಿ-ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ರಸ್ತೆ) 6.00 
65. | ಸಂಶಿ-ಅತ್ತಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ 5.50 
66. | ಪಶುಪತಿಹಾಳ-ಗುಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
67. | ಯರಗುಪ್ಪಿ-ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ 6.30 
68. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ-ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ 32.00 
69. | ಹರ್ಲಾಪೂರ-ಸಂಕ್ಷಿಪೂರ-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-6ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 10.00 
70. | ಗುಡಗೇರಿ-ಗೌಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
7]. | ಕುಂದಗೋಳ-ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 7.80 
ಒಟ್ಟು 89.60 
ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
72. | ತಬಕದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯಿ೦ದ ಬೀರವಳ್ಳಿ ಬೆಂಡಲಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 9.50 
73. | ದುಮ್ಮವಾಡ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 9.00 
74. | ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಬೈಚವಾಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದಿಂಬವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
75. | ಜಿ ಹೂಲಿಕಟ್ಟ ಯಿಂದ ದ್ಯಾಮಾಪೂರ ನಾಗನೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗ೦ಜೀಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 10.00 
76. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63 ರಿಂದ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಳಗಿನಹಟ್ಟಿ 5.00 
77. | ಆಸ್ತಿಕಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಹರವಿ ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 6.00 
78. | ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆದಿಂದ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ 2.60 
79. | ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿಯಿಂದ ಕಾರವಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಹಳೇ ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 11.20 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
80. | ಲಿಂಗನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3.50 
81. | ತಂಬೂರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 4.20 
82. | ಹುಲ್ಲಂಬಿ-ಹಸರಂಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಳಮಟ್ಟಿ-ಬಣದೂರ ರಸ್ತೆ 10.00 
83. | ಮಿಶಿಕೋಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಧೇನು-ಹಾರೋಗೇರಿ-ರಾಮನಾಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 7.00 
ಹೆದ್ದಾರಿ-63ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 
84. | ಬೆಲವಂತರದಿಂದ ಶಿವನಾಪೂರ-ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 6.00 
85. | ತಬಕದಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ.ಎಫ್‌. ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 12.00 
86. | ತಡಸ-ತಾವರಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 14.50 

















ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೬೫ 





























ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
87. | ಕಲಘಟಗಿ-ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿಂಬವಳ್ಳಿ-ಸ೦ಗಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ 13.00 
88. | ಧಾರವಾಡ-ಕಲಘಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳಸನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 8.00 
89. | ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಂಬೂರ ರಸ್ತೆ 6.00 
90. | ಕಲಘಟಗಿ ಮುಂಡಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಾಪೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಂಬೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು 9.00 
ರಸ್ತೆ 
91. | ಗಂಜೀಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸೋಲಾರಕೊಪ್ಪ ನಾಗನೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವರೂರು-ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ 12.00 
ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 
92. | ತಂಬೂರ-ತಾವರಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 11.00 
ಒಟ್ಟು | 181.50 











ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಬತ ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ 
ಮುಇಂ/ಸಂಕದ/ರಶಾ/ಸಇ೦6/2008-09, ದಿನಾಂಕ: 2-1-2009. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಅಧಿ 

















ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 

ಗಳಲ್ಲಿ 

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99ರಿಂದ ಮುದುವಾಡಿ, ತೊಟ್ಟಿ, ಚಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವೀರಾಪುರ ಸೇರುವ 18.00 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 





ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 787 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 24ನೇ ಜನವರಿ 2009 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

















೩೬೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99ರಿಂದ ಮುದುವಾಡಿ, ತೊಟ್ಟಿ, ಚಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವೀರಾಪುರ ಸೇರುವ 18.00 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 419 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ. ಬ೦ದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 
ವಿಷಯ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ದಿನಾಂಕ: 5-1-2009ರ ಪತ್ರ. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 5-1-2009ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 4(ನಾಲ್ಕು) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 





























ಕ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಚೈನೇಜ್‌ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ | ಮೇಲ್ಬರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವ 
ಸಂ (ಕಿ.ಮೀ) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ 
1 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ 0.00-15.00 15 ಲೋಇ 262 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಆಲಂಗಿರಿ, ಹಿರೇಕಟ್ಟಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2001, ದಿ: 24-9-2003. 
2. | ಎಸ್‌.ಬಿ.ಎ.ರಸ್ಕೆಯಿ೦ದ ಚಿ೦ತಾಮಣಿ-ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆ | 0.00-11.00 1] ಲೋಇ 262 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 
ಮಾರ್ಗ ಕೋಡಿಗಲ್‌, ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2001, ದಿ: 24-9-2003. 
3. | ಮಲಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಕೈವಾರ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡ ತಡಪಿ, | 12.50-17.50 5 ಲೋಇ 97 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 
ಚಿಕ್ಕತಡಪಿ, ತುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ, ಕಿ.ಮೀ 2006, ದಿ: 11-5-2006. 
ಜಂಗಮಸೀಗೇನಹಳ್ಳಿ 
4. ಪಣಚೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ 0.00-18.00 18 ಲೋಇ 223 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 
ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸೀಕಲ್‌, ಕಿ.ಮೀ 2007, ದಿ: 13-6-2007. 
ಮೈಲ್ಯಾಂಡ್ಜಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬೂರು, ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ, 
ಬ೦ದಾರ್ದಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದರಕಲ್ಲು, 
ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ, ಕೈವಾರ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕೈವಾರ 











ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್‌ ಯೋಜನೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ 


ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೬೭ 





ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 71 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 20ನೇ ಜನವರಿ 2009 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿ೦ತಾಮಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 49 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ಬರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 




















ಕ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಚೈನೇಜ್‌ | ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ | ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವ 
ಸಂ (ಕಿ.ಮೀ) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ 
1 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ 0.00-15.00 15 ಲೋಇ 262 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಆಲಂಗಿರಿ, ಹಿರೇಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2001, ದಿ: 24-9-2003. 
2. | ಎಸ್‌.ಬಿ.ಎ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆ 0.00-11.00 1] ಲೋಇ 262 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 
ಮಾರ್ಗ ಕೋಡಿಗಲ್‌, ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2001, ದಿ: 24-9-2003. 
3. | ಮಲಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಕೈವಾರ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡ ತಡಪಿ, | 12.50-17.50 5 ಲೋಇ 97 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 
ಚಿಕ್ಕತಡಪಿ, ತುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ, ಕಿ.ಮೀ 2006, ದಿ: 11-5-2006. 
ಜಂಗಮಸೀಗೇನಹಳ್ಳಿ 
4. ಪಣಚೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ 0.00-18.00 18 ಲೋಇ 223 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 
ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸೀಕಲ್‌, ಕಿ.ಮೀ 2007, ದಿ: 13-6-2007. 
ಮೈಲ್ಯಾಂಡ್ಜಹಳ್ಳಿ. ಕುರುಬೂರು, ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ, 
ಬ೦ದಾರ್ದಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದರಕಲ್ಲು, 
ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ, ಕೈವಾರ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕೈವಾರ 

















ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 438 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ. ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ-ಎದುರುಪದವು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವುದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 246 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2007, ದಿನಾಂಕ: 3-7-2007. 
2) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿನಿಧಾ/ಸಿಆರ್‌/23/ ಭೂಮಿ/2007-08/3493, 
ದಿನಾಂಕ: 2-12-2008. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ (1)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 3-7-2007ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರತ್ಕಲ್‌ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ-ಎದುರುಪದವು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 
9(ಒ೦ಂಭತ್ತು) ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ-ಎದುರುಪದವು 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ 





೩೬೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿ೦ದ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲೆ(2)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕ್ಷೀಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 737 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 9ನೇ ಜನವರಿ 2009 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 247 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 
2007, ದಿನಾಂಕ: 3-7-2007ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ-ಎದುರುಪದವು 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 3-7-2007ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 


ಲ 
ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(4 


w © 


el 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 446 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ವಿಷಯ: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ, ರೋಣ, ಮುಂಡರಗಿ, ನರಗುಂದ ಹಾಗೂ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಿಬಿಎನ್‌/ಹೈಲ್ಯಸೆ/ಕ.ಸಂ.7/4/ಶಾಸಮ/ಗ್ರಾರಮೇ/ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ/08-09/05581, ದಿನಾಂಕ: 30-8-2008 
ಮತ್ತು 27-11-2008. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ ಇವರು 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ, ರೋಣ, ಮುಂಡರಗಿ, ನರಗುಂದ ಹಾಗೂ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
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ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1. ಗದಗ-ಅಸುಂಡಿ-ಕುರ್ತಕೋಟಿ-ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 19.00 
2. | ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಸೈದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 5.00 
3. | ಕುರ್ತಕೋಟ-ಹರ್ತಿ-ಬೆಳದಡಿ ರಸ್ತೆ 11.00 
4. | ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ-ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ 8.00 
5. | ಅಂತೂರ-ಬೆಂತೂರ-ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ-ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ 15.00 
6. | ಗದಗ-ಹಿರೇಹ೦ದಿಗೋಳ ಮಾರ್ಗ ಗಂಗಿಮಡಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
7. | ಮುಳಗುಂದ-ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
8. | ಗದಗ-ಕಳಸಾಪೂರ-ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ-ಹ೦ಗನಕಟ್ಟಿ-ಸೊರಟೂರ ರಸ್ತೆ 34.00 








































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೬೯ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
9. | ನೀಲಗುಂದ-ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ 8.00 
10. | ಬೆಟಗೇರಿ-ಕಣಗಿನಹಾಳ-ಬೆನಕೊಪ-ನೀರಲಗಿ-ಕಿರಟಗೇರಿ-ಹುಯಿಲಗೋಳ-ಹೊಂಬಳ- 6.00 

ಬೆಳಹೋಡ ರಸ್ತೆ fi 
11. | ಬೆಟಗೇರಿ-ಕಣಗಿನಹಾಳ-ಬೆನಕೊಪ-ನೀರಲಗಿ-ಕಿರಟಗೇರಿ-ಹುಯಿಲಗೋಳ-ಹೊಂಬಳ- 14.00 
ಬೆಳಹೋಡ ರಸ್ತೆ 
12. | ಲಕ್ಕುಂಡಿ-ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ 4.03 
13. | ಗದಗ-ಹಾತಲಗೇರಿ-ಲಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತೆ 15.00 
14. | ಕಿರಟಗೇರಿ-ಕುರಡಗಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
15. | ಹೊನ್ನಾಪೂರ-ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ 4.00 
16. | ಬೆಟಗೇರಿ-ಕಣಗಿನಹಾಳ-ಬೆನಕೊಪ-ನೀರಲಗಿ-ಕಿರಟಗೇರಿ-ಹುಯಿಲಗೋಳ-ಹೊಂಬಳ- 21.00 
ಬೆಳಹೋಡ ರಸ್ತೆ | 
17. | ಹರ್ಲಾಪೂರ-ಜಂಕ್ಷಿಶಿರೂರ-ಕದಾ೦ಪೂರ ರಸ್ತೆ 4.00 
ಒಟ್ಟು | 185.03 
ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 
18. | ಮುದೇನಗುಡಿ-ಕುರಹಟ್ಟಿ-ಕೊತಬಾಳ-ಮುಗಳಿ-ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ 17.00 
19. | ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಳಗುಳಿ 8.00 
20. | ಬೈರನಾಪೂರ-ಜಿಗರಿ ಕ್ರಾಸ್‌-ವದೆಗೋಳ-ಕು೦ಟೋಜಿ-ಬೆಣಸಮಟ್ಟ-ಗೋಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 18.00 
21. | ಕೊತಬಾಳ-ತಳ್ಳಿಹಾಳ-ಹೊನ್ನಿಗನೂರ-ಬಳಗೋಡ-ಸರ್ಜಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 15.00 
22. | ಸೂಡಿ-ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ 8.00 
23. | ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-ನಾಗರಾಳ ರಸ್ತೆ 10.00 
24. | ಸೂಡಿ-ದ್ಯಾಮಹುಣಸಿ-ಮುಸಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
25. | ಕುರಹಟ್ಟಿ-ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ್ಕೆ 8.00 
26. | ಹೊಳೆಆಲೂರ-ಸೋಮನಕಟ್ಟ-ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿ-ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ 18.00 
27. | ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ-ಬೆನಹಾಳ-ಅರಹುಣಸಿ-ಸ೦ದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ 33.00 
28. | ಕೌಜಗೇರಿ-ಯಾ.ಸ.ಹಡಗಲಿ-ಯಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ 7.50 
ಒಟ್ಟು | 152.50 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
29. | ದಿಂಡೂರು-ಡೋಣಿ-ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ: ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡ 17.50 
30. | ಮುಂಡರಗಿ-ಮುರಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಶಿರೋಳ-ಬಸಾಪೂರ-ಹಾರುಗೇರಿ-ಕೇಲೂರ 21.00 
31. ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರಿಂದ ಡಂಬಳ ಪಿ.ಎಚ್‌.ಸಿ.ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 1.50 
32. | ಜ೦ಕ್ಷಿ-ಶಿರೂರ-ಹರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 6.00 
33. | ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರಿಂದ ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 































































































೩೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
34. ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ-ಬೀಡ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ 6.00 
35. | ಮು೦ಡರಗಿ-ಮುರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 4.00 
36. | ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ-ನಾಗರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 1.50 
37. | ಮುಂಡರಗಿ-ಘಟ್ಟಿರಡ್ಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 6.00 
38. | ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ-ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂದಿಹಾಳ 5.00 
39. | ಶಿರಹಟ್ಟಿ-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪುರ-ಕೆದರಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 

ಒಟ್ಟು 78.50 

ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 

40. | ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ-ಗುಂಜಾಳ ರಸ್ತೆ 8.20 
41. ಅಡರಕಟ್ಟಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ-ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 19.00 
42. | ಸೂರಣಗಿ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ 15.00 
43. | ಸೂರಣಗಿ-ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂದಿಹಾಳ-ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ 14.00 
44. | ಬೆಳ್ಳಟ್ಟ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ-ನಾಗರಮಡು-ಕೆರಿಕೊಪ್ಪ 12.00 
45. | ಹೆಬ್ಬಾಳ-ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 7.00 
46. | ವರವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 16.00 
47. | ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಕುಸಲಾಪೂರ 15.00 
48. | ಮಾಗಡಿ-ಪು.ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
49. | ದೇವಿಹಾಳ-ರಣತೂರ-ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
50. | ಗೋನಾಳ-ಶಿಗ್ದಿ ರಸ್ತೆ 7.00 
51. | ಹೊಸೂರ-ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 8.00 
52. ಬಟ್ನೂರ-ಶೆಟ್ಟಗೇರಿ-ಛಬ್ಬಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 8.00 
53. | ಹುಲ್ಲೂರ-ಮಜ್ಜೂರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೋಗಿಹಾಳ-ಅದರಳ್ಳಿ-ನಾದಿಗಟ್ಟ-ಛಬ್ಬಿ 12.00 
54. | ಮಾಡಳ್ಳಿ-ಕೊಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ 8.00 
55. ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ-ನೆಲೋಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತೀರ್ಥ-ಹರದಗಟ್ಟಿ-ಅಮರಾಪೂರ-ಹುಲ್ಲೂರ 16.00 

ಒಟ್ಟು | 182.20 

ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು 

56. | ಕಲಕೇರಿ-ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ-ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ 21.10 
57. | ಮದಗುಣಕಿ-ಸುರಕೋಡ-ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ 14.30 
58. | ಸುಂಕದಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.50 
59. | ನರಗುಂದ-ಬನಹಟ್ಟಿ-ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ 8.40 

















ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೭೧ 











ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ - ಗಳಲ್ಲಿ 
60. | ಸುಂಕದಾಳ-ಬೆನಕೊಪ್ಪ-ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ-ಅರಷಿಗೋಡಿ-ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
61. | ಬೈರನಹಟ್ಟಿ-ರಡ್ಡೆರನಾಗೂರ ರಸ್ತೆ 10.00 

ಒಟ್ಟು 69.30 

















ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 546 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 6ನೇ ಜನವರಿ 2009 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ, ರೋಣ, ಮುಂಡರಗಿ, ನರಗುಂದ ಹಾಗೂ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಒಟ್ಟು 667.53 ಕಿ.ಮೀ 
ಉದ್ದದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 61 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 










































































ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1 ಗದಗ-ಅಸುಂಡಿ-ಕುರ್ತಕೋಟಿ-ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 19.00 
2. | ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಸೈದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 5.00 
3. | ಕುರ್ತಕೋಟ-ಹರ್ತಿ-ಬೆಳದಡಿ ರಸ್ತೆ 11.00 
4. | ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ-ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ 8.00 
5. | ಅಂತೂರ-ಬೆಂತೂರ-ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ-ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ 15.00 
6. | ಗದಗ-ಹಿರೇಹ೦ದಿಗೋಳ ಮಾರ್ಗ ಗಂಗಿಮಡಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
7. | ಮುಳಗುಂದ-ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
8. | ಗದಗ-ಕಳಸಾಪೂರ-ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ-ಹ೦ಗನಕಟ್ಟಿ-ಸೊರಟೂರ ರಸ್ತೆ 34.00 
9. | ನೀಲಗುಂದ-ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ 8.00 
10. | ಬೆಟಗೇರಿ-ಕಣಗಿನಹಾಳ-ಬೆನಕೊಪ-ನೀರಲಗಿ-ಕಿರಟಗೇರಿ-ಹುಯಿಲಗೋಳ-ಹೊಂಬಳ- 6.00 
ಬೆಳಹೋಡ ರಸ್ತೆ 
11. | ಬೆಟಗೇರಿ-ಕಣಗಿನಹಾಳ-ಬೆನಕೊಪ-ನೀರಲಗಿ-ಕಿರಟಗೇರಿ-ಹುಯಿಲಗೋಳ-ಹೊಂಬಳ- 14.00 
ಬೆಳಹೋಡ ರಸ್ತೆ i 
12. | ಲಕ್ಕುಂಡಿ-ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ 4.03 
13. | ಗದಗ-ಹಾತಲಗೇರಿ-ಲಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತೆ 15.00 
14. | ಕಿರಟಗೇರಿ-ಕುರಡಗಿ ರಸ್ತೆ 2.00 
15. | ಹೊನ್ನಾಪೂರ-ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ 4.00 
16. | ಬೆಟಗೇರಿ-ಕಣಗಿನಹಾಳ-ಬೆನಕೊಪ-ನೀರಲಗಿ-ಕಿರಟಗೇರಿ-ಹುಯಿಲಗೋಳ-ಹೊಂಬಳ- 21.00 
ಬೆಳಹೋಡ ರಸ್ತೆ ಪ 
17. | ಹರ್ಲಾಪೂರ-ಜಂತ್ಲಿಶಿರೂರ-ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ 4.00 
ಒಟ್ಟು 185.03 


































































































೩೭೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 

ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 
18. | ಮುದೇನಗುಡಿ-ಕುರಹಟ್ಟಿ-ಕೊತಬಾಳ-ಮುಗಳಿ-ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ 17.00 
19. | ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಳಗುಳಿ 8.00 
20. | ಬೈರನಾಪೂರ-ಜಿಗರಿ ಕ್ರಾಸ್‌-ವದೆಗೋಳ-ಕು೦ಟೋಜಿ-ಬೆಣಸಮಟ್ಟ-ಗೋಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 18.00 
21. | ಕೊತಬಾಳ-ತಳ್ಳಿಹಾಳ-ಹೊನ್ನಿಗನೂರ-ಬಳಗೋಡ-ಸರ್ಜಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 15.00 
22. | ಸೂಡಿ-ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ 8.00 
23. | ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-ನಾಗರಾಳ ರಸ್ತೆ 10.00 
24. | ಸೂಡಿ-ದ್ಯಾಮಹುಣಸಿ-ಮುಸಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
25. | ಕುರಹಟ್ಟಿ-ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 8.00 
26. | ಹೊಳೆಆಲೂರ-ಸೋಮನಕಟ್ಟ-ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿ-ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ 18.00 
27. | ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ-ಬೆನಹಾಳ-ಅರಹುಣಸಿ-ಸ೦ದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ 33.00 
28. | ಕೌಜಗೇರಿ-ಯಾ.ಸ.ಹಡಗಲಿ-ಯಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ 7.50 
ಒಟ್ಟು | 152.50 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
29. | ದಿಂಡೂರು-ಡೋಣಿ-ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ: ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡ 17.50 
30. | ಮುಂಡರಗಿ-ಮುರಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಶಿರೋಳ-ಬಸಾಪೂರ-ಹಾರುಗೇರಿ-ಕೇಲೂರ 21.00 
31. ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರಿಂದ ಡಂಬಳ ಪಿ.ಎಚ್‌.ಸಿ.ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 1.50 
32. | ಜ೦ಕ್ಷಿ-ಶಿರೂರ-ಹರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 6.00 
33. | ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರಿಂದ ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 
34. ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ-ಬೀಡ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ 6.00 
35. | ಮು೦ಡರಗಿ-ಮುರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 4.00 
36. | ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ-ನಾಗರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 1.50 
37. | ಮುಂಡರಗಿ-ಘಟ್ಟಿರಡ್ಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 6.00 
38. | ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ-ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂದಿಹಾಳ 5.00 
39. | ಶಿರಹಟ್ಟಿ-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪುರ-ಕೆದರಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 
ಒಟ್ಟು 78.50 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
40. | ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ-ಗುಂಜಾಳ ರಸ್ತೆ 8.20 
41. ಅಡರಕಟ್ಟಿ-ಕುಂದಳ್ಳಿ-ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 19.00 
42. | ಸೂರಣಗಿ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ 15.00 
43. | ಸೂರಣಗಿ-ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂದಿಹಾಳ-ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ 14.00 































































































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೭೩ 
ಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ 
ಸಂ ಗಳಲ್ಲಿ 
44, | ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ-ನಾಗರಮಡು-ಕೆರಿಕೊಪ್ಪ 12.00 
45. | ಹೆಬ್ಬಾಳ-ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 7.00 
46. | ವರವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 16.00 
47. | ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಕುಸಲಾಪೂರ 15.00 
48. | ಮಾಗಡಿ-ಪು.ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ 12.00 
49. | ದೇವಿಹಾಳ-ರಣತೂರ-ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 5.00 
50. | ಗೋನಾಳ-ಶಿಗ್ದಿ ರಸ್ತೆ 7.00 
51. | ಹೊಸೂರ-ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 8.00 
52. ಬಟ್ನೂರ-ಶೆಟ್ಟಗೇರಿ-ಛಬ್ಬಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 8.00 
53. | ಹುಲ್ಲೂರ-ಮಜ್ಜೂರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೋಗಿಹಾಳ-ಅದರಳ್ಳಿ-ನಾದಿಗಟ್ಟ-ಛಬ್ಬಿ 12.00 
54. | ಮಾಡಳ್ಳಿ-ಕೊಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ 8.00 
55, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ-ನೆಲೋಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತೀರ್ಥ-ಹರದಗಟ್ಟಿ-ಅಮರಾಪೂರ-ಹುಲ್ಲೂರ 16.00 

ಒಟ್ಟು | 182.20 

ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು 

56. | ಕಲಕೇರಿ-ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ-ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ 21.10 
57. | ಮದಗುಣಕಿ-ಸುರಕೋಡ-ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ 14.30 
58. | ಸುಂಕದಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.50 
59. | ನರಗುಂದ-ಬನಹಟ್ಟಿ-ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ 8.40 
60. | ಸುಂಕದಾಳ-ಬೆನಕೊಪ್ಪ-ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ-ಅರಷಿಗೋಡಿ-ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
61. | ಬೈರನಹಟ್ಟಿ-ರಡ್ಡೆರನಾಗೂರ ರಸ್ತೆ 10.00 

ಒಟ್ಟು 69.30 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 448 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೇವಣ್ಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 


ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ) 


ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 91 ಇಪಿಎಸ್‌ 2008, ದಿನಾಂಕ 20-5-2008. 
2. ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಸಿಇ ಬಿಎನ್‌ಜಿ 07, ಡಿಎಸ್‌ಸಿ 2008, ದಿನಾಂಕ: 


20-5-2008. 


ವಿಷಯ : ಮೇ 2008ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ 


3. ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಸಿಇ ಬಿಎನ್‌ಜಿ 10 ಡಿಎಸ್‌ಸಿ (1) 2008, ದಿನಾಂಕ 


23-10-2008. 


೩೭೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 





ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (1) ಮತ್ತು (2)ರ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 2008ರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಎರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌. (ಸಿ.ಸಿ.ಎ.) 
ನಿಯಮ, 1957 ರಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

1 ಶ್ರೀ ಟಿ. ಜಯರಾಮ್‌, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ 

2 ಶ್ರೀ ಜಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಜಾರಿ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ದಳ (ಪ್ರಭಾರ) 

ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆ೦ಗಳೂರು) 


3 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು. ಜಾರಿ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ದಳ, ಜಯನಗರ, 
ಬೆ೦ಗಳೂರು 


ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕೋಲಾರ ವಲಯ. 
ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್‌ ಶಹಬುದ್ದೀನ್‌ ಬುಕಾರಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಮಾಲೂರು ವಲಯ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ರಮಾಮಣಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕೋಲಾರ ವಲಯ 
ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎ. ಶ೦ಕರ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಮಾಲೂರು ವಲಯ 
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್‌. ಗಿರೀಶ್‌, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಆನೇಕಲ್‌ ವಲಯ 
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್‌ ರೇವಡಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ವಲಯ 

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು, ದಿನಾಂಕ 23-10-2008ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇವರೂ ಸಹಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 
ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧವು ಸಹ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಮದು ಅಬಕಾರಿ 
ಆಯುಕ್ತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 

1... ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕಣಜಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ 

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ವಲಯ 
ಶ್ರೀ ಎಲ್‌.ಎ. ಮ೦ಜುನಾಥ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. ಉಪ ವಿಭಾಗ. 
ಎಂ.ಆರ್‌. ಗದ್ದಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ) ಜಿಲ್ಲೆ 
€ ಟಿ.ಬಿ. ಯೋಗಾನಂದ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಆನೇಕಲ್‌ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ಲೋಕನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಆನೇಕಲ್‌ ವಲಯ 
ಎ. ರವಿಶ೦ಕರ್‌, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಆರ್‌. ಪರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ವಲಯ 
ಆ೦ಜನಾ ಮೂರ್ತಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ವಲಯ 
10 ಎಲ್‌.ಎನ್‌. ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು (ಪೂರ್ವ) ಜಿಲ್ಲೆ. 


ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (3)ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದ್ದಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ 
ಎರುದ್ಧ ದೋಷರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇವರುಗಳ ಎರುದ್ಧ ಒಬ್ಬರೇ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಮೂಲಕ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸರ್ಕಾರವು ಈ ದುರ್ಫಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರ ಎರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. 
ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ. 
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ಭಾಗ-೧ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ೩೭೫ 





ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 91 ಇಪಿಎಸ್‌ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 26ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಎರುದ್ಧ 


ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆ (ಸಿ.ಸಿ.ಎ.) 1957ರ ನಿಯಮ 13ರಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 19 ಜನ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರ 
ಎರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
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ಶ್ರೀ ಟಿ. ಜಯರಾಮ್‌, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಶ್ರೀ ಜಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಜಾರಿ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ದಳ (ಪ್ರಭಾರ) 
ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆ೦ಗಳೂರು) 


ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಜಾರಿ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ದಳ, ಜಯನಗರ, 
ಬೆ೦ಗಳೂರು 

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕೋಲಾರ ವಲಯ. 

ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್‌ ಶಹಬುದ್ದೀನ್‌ ಬುಕಾರಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಮಾಲೂರು ವಲಯ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ರಮಾಮಣಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕೋಲಾರ ವಲಯ 

ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎ. ಶ೦ಕರ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಮಾಲೂರು ವಲಯ 
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್‌. ಗಿರೀಶ್‌, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಆನೇಕಲ್‌ ವಲಯ 

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್‌ ರೇವಡಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ವಲಯ 

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕಣಜಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆ೦ಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ 

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ವಲಯ 

ಶ್ರೀ ಎಲ್‌.ಎ. ಮಂಜುನಾಥ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. ಉಪ ವಿಭಾಗ. 


ಮು 


ಶ್ರಿ ಎಂ.ಆರ್‌. ಗದ್ದಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ) ಜಿಲ್ಲೆ 
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಬಿ. ಯೋಗಾನ೦ದ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಆನೇಕಲ್‌ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ಶ್ರೀ ಲೋಕನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಆನೇಕಲ್‌ ವಲಯ 

ಶ್ರೀ ಎ. ರವಿಶಂಕರ್‌, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಆರ್‌. ಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು. ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ವಲಯ 

ಶ್ರೀ ಆಂಜನಾ ಮೂರ್ತಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು. ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ವಲಯ 


ಶ್ರೀ ಎಲ್‌.ಎನ್‌. ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆ೦ಗಳೂರು (ಪೂರ್ವ) ಜಿಲ್ಲೆ. 


ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಂಟಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌. (ಸಿ.ಸಿ.ಎ) ನಿಯಮ, 1957ರ 
ನಿಯಮ 8ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಈ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌. (ಸಿಸಿ.ಎ.) ನಿಯಮ, 1957ರ ನಿಯಮ 11ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ 
ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಪಿ.ಆರ್‌.305 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಬಿ.ಎನ್‌. ಜಗದೀಶ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ಅಬಕಾರಿ) 


೩೭೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೨೦೦೯ ಭಾಗ-೧ 
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‌ಡಿ 489 ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌ 2008, ದಿನಾಂಕ 20-12-2008. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 20-12-2008ರಲ್ಲಿ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೇಣುಕಾ 
ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸವದತ್ತಿ (ತಾ) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖಾ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
“2250-00-800-1-03-ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ-200-ನಿರ್ವಹಣೆ (ಯೋಜನೇತರ)” ರಡಿ ರೂ. 
100.00 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. 

ಅದರಂತೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸವದತ್ತಿ (ತಾ) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು 
ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 129 ಮುಅಬಿ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 2ನೇ ಜನವರಿ 2009. 

2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ``2250-00-800-1-03-ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ-200-ನಿರ್ವಹಣೆ 
(ಯೋಜನೇತರ)” ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷ (ರೂ. ನೂರು ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ)ಗಳನ್ನು 
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸವದತ್ತಿ (ತಾ) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 
ಹಣವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆ೦ಗಳೂರುರವರಿಗೆ ಮ೦ಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅನುದಾನದ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಿದೆ. 

ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 14ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ 
ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ 
ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 





ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಹಿ.ಆರ್‌.249 ಎಲ್‌.ಎಸ್‌. ಶ್ರೀಕಂಠಬಾಬು 
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ 


ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಮುಜರಾಯಿ) 
ಒಳಾಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯ 


ತಿದ್ದೋಲೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಒಐ 380 ಹೊಸಿಅ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 9ನೇ ಜನವರಿ 2009. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಒಳ 253 ಪೊಸಿಅ 2007, ದಿ: 19-12-2007ರ ಆದೇಶ ಭಾಗದ ಅಂಶ-2. “ಈ 
ಆದೇಶವು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಬದಲಾಗಿ “ದಿ: 
20-11-2003 ರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್‌ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಅವಧಿ (Dies- 
Non)” ಎ೦ದು ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 302 ಟಿ.ಎನ್‌. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು) 


